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DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ 


REGIONE TOSCANA 


ORDINANZA 3 agosto 2001. 


Emergenza ambientale nella laguna di Orbetello. Raccolta e stoccaggio provvi- 
sorio delle biomasse algali nella laguna di Orbetello - Interventi relativi alla laguna di 
ponente, doppio turno, seconda fase. Affidamento alla Orbetello Pesca S.r.l. Appro- 
vazione contabilità finale. (Ordinanza n. F/1036). 


IL VICE COMMISSARIO 
(art. 5 legge 24.2.1992 n. 225 - Ordinanza del Ministro dell’Interno 
delegato per il coordinamento della Protezione civile n. 2807 del 14.7.1998 
e successive modifiche ed integrazioni) 


VISTA l'ordinanza del Ministero dell'Interno delegato per il coordinamento della 
Protezione Civile n. 2807 del 14.7.1998 con la quale il Presidente della Giunta 
Regionale è nominato commissario delegato ai sensi dell'art. 5 della legge 
24.2.1992 n. 225, per il compietamento degli interventi di emergenza urgenti e 
indifferibili necessari per il risanamento della laguna di Orbetello nonché 
ricondurre la gestione straordinaria degli stessi all'interno delle competenze 
ordinarie degli enti territoriali; 


CONSIDERATO che con ordinanza DPC n. 2975 del 15 aprile 1999 sono stati 
stanziati ulteriori 22 miliardi per l'esecuzione degli interventi infrastrutturali 
necessari al completamento del sistema di collettamento e di depurazione 
dell’areale Orbetello — Monte Argentario; 


VISTA la ordinanza DPC n. 3037 del 9 febbraio 2000 con cui è stato prorogato 
l'incarico del Commissario al 31 dicembre 2001, termine entro il quale è delegato 
a provvedere e completare le procedure degli interventi attinenti al sistema di 
collettamento e depurazione nel comprensorio di Orbetello - Monte Argentario 
nonché al superamento della situazione di crisi ambientale della laguna; 


VISTA l'ordinanza commissariale n. F/859 del 10.05.2000 con la quale il 
sottoscritto è stato confermato vice commissario ai sensi dell'art. 2 della predetta 
ordinanza DPC n. 2807/98 fino al 31.12.2001; 

RICHIAMATA l'ordinanza dei Ministero dell'Interno n.3097 del 04.12.2000; 


RICHIAMATA l'ordinanza commissariale del n. F/850 del 21.04.00 con cui è 
stata approvata la perizia per i lavori relativa alla Raccolta e stoccaggio 
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provvisorio delle biomasse algaii nelia Laguna di Orbetelio -doppio turno, 
seconda fase, -Laguna di Ponente; 


CONSIDERATO che i lavori sono stati consegnati sotto riserva di legge il 
26.04.00 dall'ing. Francesco Martino in qualità di direttore dei favori; 


VISTO il contratto n. 57 del 06.07.00 tra il Commissario Delegato per il 
Risanamento Ambientale della Laguna di Orbetello e la Orbetello Pesca 
Lagunare s.r.l.; 


RICHIAMATA l’ordinanza commissariale n.F/944 del 17/10/00 con cui è stata 
approvata la perizia suppletiva e di variante per la Raccolta e stoccaggio 
provvisorio delle biomasse algali nella Laguna di Orbetello ,doppio turno, 
seconda fase, Laguna di Ponente; 


VISTO l'atto di sottomissione Rep. n. 70. del 30.10.00 tra il Vice Commissario 
Delegato e la Orbetello Pesca s.r.l.; 


CONSIDERATO che i lavori sono stati ultimati il 29/07/00 e quindi in tempo utile 
contrattualmente stabilito; 


CONSIDERATO che il Commissario ha liquidato acconti alla Orbetello Pesca 
Lagunare SUB un importo di L. 396.182.000 
{trecentonovantaseimilionicentottantaduemila} (Euro 204610.92); 


EVIDENZIATO che pertanto rimane un credito netto a favore della ditta di L. 
23.058.250 (ventitremilionicinquantootomiladuecentocinguanta) (Euro 11908,59) 
oltre Iva al 20%; 


VISTO la contabilità finale ed i! certificato di regolare esecuzione dei lavori, agli 
atti dell'ufficio, che redatto dall'ing. Luca Moretti in qualità di Direttore dei lavori, 
sono stati firmati senza riserve dall'impresa esecutrice, e da cui risuita che i 
lavori sono stati eseguiti in conformità delie prescrizioni contrattuali, secondo 
perizia e secondo le disposizioni impartite dalla direzione dei lavori; 


PRESO ATTO inoltre che dal certificato di regolare esecuzione emerge una 
economia complessiva di L. 8.046.207 (ottomilioniguarantaseimifaduecentosette) 
(curo 455,51) 


CONSIDERATO che dalla contabilità finale risulta che l'impresa è in regola con 
gli adempimenti assicurativi e previdenziali; 


CONSIDERATO inoltre che non risultano notificate cessioni di credito derivanti 
dalia esecuzione dei lavori in oggetto a favore di terzi da parte dell'impresa 
aggiudicataria e che l'impresa ha firmato ia contabilità e il certificato di regolare 
esecuzione senza riserve; 


RITENUTO pertanto di procedere alia liquidazione del restante importo dovuto 
alla Orbeteilo Pesca Lagunare s.r.l. per l'importo complessivo di 23.058.250 
{ventitremilionicinguantootomifaduecentocinquanta) (Euro 11908,59) oltre iva al 
20%; 


o 
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RITENUTO che nulia osta all'approvazione della contabilità finale e dei certificato 
di regolare esecuzione; 


RICHIAMATE le deroghe previste dalle ordinanze DPC n. 2807/98 e 2975/99, e 
confermate dall'art. 3 dell'ordinanza DPC n. 3037/2000 nonché dall'art.1 
dell'ordinanza del Ministero dell'Interno n. 3097 dei 04.12.2000: 


ORDINA 


1. di approvare la contabilità finale e il certificato di regolare esecuzione redatto 
dall'ing. Luca Moretti in qualità di direttore dei lavori, relativo Raccolta e 
stoccaggio provvisorio delle biomasse algali neila Laguna di Orbetello - 
Interventi relativi alla Laguna di Ponente- doppio turno,seconda fase. 
Affidamento alia Orbetello Pesca s.r.1.; 


2. di autorizzare la prefetiura di Grosseto a liquidare a favore della Orbetello 


Pesca. Lagunare  s.r.l. l'importo a saldo pari a 23.058.250 
(ventitremilionicinguantootomiladuecentocinquanta) (Euro 11908,59) oltre 
Iva al 20%; 


3. di prendere atto che ia contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione 
sono acquisiti agli atti dell'Ufficio del Commissario con sede in Grosseto; 


4, di prendere atto che la somma di E, 8.046.207 
(ottomilioniquarantaseimiladuecentosette) (Euro 4155,51) costituisce 
economia sul finanziamento dell'intervento; 


5. di trasmettere la presente ordinanza alla Orbetello Pesca Lagunare s.r.., e 
alla Prefettura di Grosseto per gli adempimenti di competenza, nonché di 
disporne la pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Toscana. 


Il vice commissario: GINANNESCHI 
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ORDINANZA 3 agosto 2001. 


Emergenza ambientale nella laguna di Orbetello. Attività varie svolte dalla 
Orbetello Pesca Lagunare nel corso dell’anno 2000. (Ordinanza n. F/1037). 


IL VICE COMMISSARIO 
(art. 5 legge 24.2.1992 n. 225 - Ordinanza del Ministro dell’Interno 
delegato per il coordinamento della Protezione civile n. 2807 del 14.7.1998 
e successive modifiche ed integrazioni) 


VISTA l'ordinanza del Ministero dell'interno delegato per il coordinamento delia 
Protezione Civile n. 2807 dei 14.7.1998 con la quale il Presidente della Giunta 
Regionale è nominato commissario delegato ai sensi deil'art. 5 della legge 
24.2.1992 n. 225, per il completamento degli interventi di emergenza urgenti e 
indifferibili necessari per il risanamento della laguna di Orbetello nonché 
ricondurre la gestione straordinaria degli stessi all'interno delle competenze 
ordinarie degli enti territoriali; 


CONSIDERATO che con ordinanza DPC n. 2975 del 15 aprile 1999 sono stati 
stanziati ulteriori 22 miliardi per l'esecuzione degli interventi infrastrutturali 
necessari al completamento del sistema di colleftamento e di depurazione 
dell'areale Orbetello - Monte Argentario; 


VISTA la ordinanza DPC n. 3037 dei 9 febbraio 2000 con cui è stato prorogato 
l'incarico del Commissario al 31 dicembre 2001, termine entro ii quale è delegato 
a provvedere e completare le procedure degli interventi attinenti al sistema di 
collettamento e depurazione nel comprensorio di Orbetello - Monte Argentario 
nonché al superamento della situazione di crisi ambientale della laguna; 


VISTA l'ordinanza commissariale n. F/859 del 10.05.2000 con la quale il 
sottoscritto è stato confermato vice commissario ai sensi dell'art. 2 della predetta 
ordinanza DPC n. 2807/98 fino al 31.12.2001; 


RICHIAMATA l'ordinanza del Ministero dell'Interno n.3097 del 04.12.2000; 


VISTA l'ordinanza commissariale n. F/903 del 30.06.00 con la quale viene 
affidato l'incarico professionale al Geom. Alberto Salvestroni relativo alle 
“Attività di supporto tecnico per la gestione della emergenza ambientale della 
Laguna di Orbetello”; 
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VISTO che per io svolgimento delle attività di raccolta e smaltimento delle alghe 
sono stati acquistati due natanti raccoglialghe modello ECOLAG, un natante 
spintore ed un ossidatore; 


CONSIDERATO che in data 15.06.00 Rep. 54 è stata sottoscritta la convenzione 
tra il Commissario straordinario per la Laguna di Orbetello e la Orbetello Pesca 
Lagunare S.r.l. avente ad oggetto le manutenzioni ordinarie sui mezzi di 
proprietà commissariale consegnati alla stessa Società con verbale di consegna 
in data 02.08.00; 


CONSIDERATO che prima dell'entrata in vigore della convenzione stipulata tra 
il vice Commissario e la Orbetello Pesca Lagunare, la società ha svolto alcuni 
interventi necessari ed urgenti per il mantenimento in esercizio degli impianti e 
dei mezzi di proprietà commissariale; i 


VISTA Ja relazione tecnica, allegata alla presente ordinanza sotto la lettera “A” 
quale parte integrante e sostanziale e redatta dall'ufficio del Commissario e 
sottoscritta dall’Ing. Pieriuigi Giovannini in qualità di Responsabile dell'Area di 
Progetto per il Risanamento Ambientale della Laguna di Orbetello, da cui si 
evince che gli interventi in essa riportati sono stati contabilizzati sulla base delle 
somme già anticipate dalla Orbetello Pesca Lagunare S.r.i. utilizzando termini e 
modalità contenuti nella convenzione sopraccitata; 


EVIDENZIATO che l'importo complessivo degli interventi, come risulta dalla 


predetta relazione, è pari a La 65.159.839 
(sessantacingquemifionicentocinquantanovemilaottocentotrentanove) {Euro 
33652,24); 


RITENUTO pertanto di corrispondere alla Orbetello Pesca Lagunare l'importo di 
L. 65.159.839 (sessantacinquemilionicentocinquantanovemilaatto- 
centotrentanove) (Euro 33652,24) quale compenso per le attività di 
manutenzione svolte nel corso dell’anno 2000 non ricomprese nella convenzione 
con il Vice Commissario Delegato per l'emergenza ambientale della Laguna di 
Orbetello; 


RICHIAMATE le deroghe previste dalle ordinanze DPC n. 2807/98 e 2975/99, e 
confermate dall'art. 3° dell'ordinanza DPC n. 3037/2000 nonché dall’art.1 
dell'ordinanza del Ministero dell'interno n. 3097 del 04.12.2000; 


ORDINA 


di corrispondere alia Orbetello Pesca Lagunare l'importo complessivo di L. 
65.159.839 (sessantacinquemilionicentocinquantanovemilaotto- 
centotrentanove) (Euro 33652,24) quale compenso per le attività di 
manutenzione svolte nel corso dell'anno 2000 non ricomprese nella 
convenzione con il Vice Commissario Delegato per l'Emergenza 
Ambientale della Laguna di Orbetello; 


ME E 
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2. di imputare le spese di cui al precedente punti 1) ai fondi stanziati con 
ordinanze DPC n. 2975/99 e 3097/00; 


3. di comunicare [a presente ordinanza alla Orbetello Pesca Lagunare S.r.l, 
e alla Prefettura di Grosseto per gli adempimenti di competenza, nonché 
di pubblicarla per estratto sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana. 


Il vice commissario: GINANNESCHI 


aa 
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ORDINANZA 3 agosto 2001. 


Emergenza ambientale nella laguna di Orbetello. Lavori di riparazione condotta 
a mare - Estate 2000 - Liquidazione. (Ordinanza n. F/1038). 


IL VICE COMMISSARIO 
(art. 5 legge 24.2.1992 n. 225 - Ordinanza del Ministro dell’Interno 
delegato per il coordinamento della Protezione civile n. 2807 del 14.7.1998 
e successive modifiche ed integrazioni) 


VISTA l'ordinanza del Ministero dell'Interno delegato per ii coordinamento della 
Protezione Civile n. 2807 del 14.7.1998 con la quale il Presidente deila Giunta 
Regionale è nominato commissario delegato ai sensi dell'art. 5 della legge 
24.2.1992 n. 225, per il completamento degli interventi di emergenza urgenti e 
indifferibili necessari per il risanamento della laguna di Orbetello nonché 
ricondurre la gestione straordinaria degli stessi all'interno delle competenze 
ordinarie degli enti territoriali; 


CONSIDERATO che con ordinanza DPC n. 2975 del 15 aprile 1999 sono stati 
stanziati ulteriori 22 miliardi per l'esecuzione degli interventi infrastrutturali 
necessari ai completamento del sistema di collettamento e di depurazione 
dell’areale Orbetello — Monte Argentario; 


VISTA la ordinanza DPC n. 3037 del 9 febbraio 2000 con cui è stato prorogato 
l'incarico del Commissario al 31 dicembre 2001, termine entro il quale è delegato 
. a provvedere e completare le procedure degli interventi attinenti al sistema di 
collettamento e depurazione nei comprensorio di Orbetello - Monte Argentario 
nonché al superamento delia situazione di crisi ambientale della laguna; 


VISTA l'ordinanza commissariale n. F/859 dei 10.05.2000 con ia quale il 
sottoscritto è stato confermato vice commissario ai sensi dell’art. 2 della predetta 
ordinanza DPC n. 2807/98 fino al 31.12.2001; 


RICHIAMATA l'ordinanza del Ministero dell'interno n.3097 dei 04.12.2000; 
RICHIAMATA l'ordinanza n. 19 del 31.12.1994 della precedente gestione 
commissariale ed ii relativo contratto di appalto con cui i lavori per il 


completamento del grande collettore di cui al così detto progetto di raccordo sono 
stati affidati afla Soc. ATI con capogruppo FISIA ITALIMPIANTI S.p.A. di Genova; 


= 
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CONSIDERATO che la commissione di coliaudo ha effettuato la visita di collaudo 
eseguendo le prove relative alla parte elettrica, con esito positivo; 


RICHIAMATA l'ordinanza commissariale n. F/924 del 16.08.00 con cui il 
Commissario per l'Emergenza ambientale della Laguna di Orbetello ha disposto 
nelle more del completamento e formalizzazione dei collaudo, la gestione e 
attivazione provvisoria della condotta di scarico a mare, limitatamente alle stazioni 
di sollevamento SL14BIS - SL15 — SLM e alle cabine di trasformazione SL15-SLM 
e alla relativa condotta, per un periodo di tempo sufficientemente iungo a verificare 
la funzionalità complessiva e comunque non oltre il 15.09.00; 


PRESO ATTO che con la stessa ordinanza è stata affidata alla S.I.C.LE.T S.r.l. di 
Albinia la gestione provvisoria della condotta in oggetto per, un importo 
complessivo di L. 14.360.000 (quattordicimilionitrecentosessantamila) (Euro 
7454,43) compresa IVA al 10% ad esclusione degli oneri per gli interventi 
straordinari effettuati su chiamata, come risulta da preventivo agli atti dell'ufficio; 


EVIDENZIATO che nel corso dell'attivazione temporanea si sono verificate varie 
rotture della tubazione nel tratto che va dalla stazione di sollevamento SL 15 alla 
SLM, come risulta dalla documentazione grafica agli atti dell'ufficio, redatta in 
data 06.09.00 dall'Ing. Liciano Lotti in qualità di Direttore dei lavori in oggetto; 


CONSIDERATO che l'impianto riempito con i reflui dell'itticoltura il Vigneto, 
risultava esposto a pericoli di danneggiamento e che quindi si è reso necessario 
riparare urgentemente la tubazione; 


PRESO ATTO che ja Ditta Laurenti Marino di Grosseto, impresa idonea e di 
fiducia nonché in possesso dei requisiti tecnico organizzativi necessari, si è resa 
immediatamente disponibile per effettuare le riparazioni in oggetto; 


VISTA ia fattura n. 41 del 06.06.01 presentata dalla Ditta Laurenti Marino per un 
importo complessivo di L. 17.565.130 
(diciassettemilionicinquecentosessantacinquemilacentotrenta) (Euro 9071,63) 
compresa IVA al 10%; 


VISTO il parere di congruità redatto dall'Ufficio del Commissario e sottoscritto 
dall'Ing. Pierluigi Giovannini in qualità di responsabile dell'Area di Progetto per il 
Risanamento ambientale della Laguna di Orbetello; 


CONSIDERATO che con nota n. 1742/00, la ditta costruttrice  FISIA 
ITALIMAPIANTI Spa di Genova è stata sollevata da ogni responsabilità per 
l'uso temporaneo dell'impianto finalizzato ai collaudo dell'opera, mentre resta 
ferma la responsabilità per gli eventuali difetti di costruzione che avrebbero 
potuto manifestarsi nel corso di tale attivazione; 


PRESO ATTO che attualmente sono in corso gii accertamenti per 
l'individuazione delle cause di tali rotture e che pertanto, qualora si accerti che 
queste siano imputabili a difetti dei materiali forniti o alla loro posa in opera, la 
Fisia Italimpianti rimborserà al Commissario delegato gli oneri pari a L. 
17.565.130 {diciassettemilionicinquecentosessantacingquemilacentotrenta) (Euro 
9071,63} compresa IVA al 10%; 
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RICHIAMATE le deroghe previste dalle ordinanze DPC n. 2807/98 e 2975/99, e 
confermate dall'art. 3 dell'ordinanza DPC n. 3037/2000 nonché diall’art,i 
dell'ordinanza del Ministero dell'Interno n. 3097 del 04.12.2000; 


ORDINA 


di corrispondere alla Ditta Laurenti Marino di Grosseto gli oneri relativi alle 
riparazioni della condotta a mare nel tratto che va dalla SL14bis alla SLM del 
diametro di 920 mm per un Importo complessivo di L. 17.565.130 
(diciassettemilionicinguecentosessantacinquemilacentotrenta) (Euro 9071,63) 
compresa IVA al 10%; 


di autorizzare ia prefettura di Grosseto a liquidare a favore della Ditta Laurenti 
Marino l'importo di L. 17.565.130 
(diciassettemilionicinguecentosessantacinguemilacentotrenta) (Euro 9071,63) 
compresa IVA al 10%; 


di imputare gli oneri di cui la precedente punto 1) ai fondi stanziati con 
ordinanze DPC 2975/00 e 3097/00 


. di prendere atto che gli oneri di cui al precedente punto 1) saranno rimborsati 


dalla Fisia Italimpianti al Commissario Delegato qualora si accerti che le rotture 
alla condotta a mare siano imputabili a siano imputabili a difetti dei materiali 
forniti o alla loro posa in opera; 


. di trasmeftere ia presente ordinanza alla Ditta Laurenti Marino, alla Fisia 


Italimpianti e alla Prefettura di Grosseto per gli adempimenti di competenza, 
nonché di disporne la pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Toscana. 


Il vice commissario: GINANNESCHI 
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ORDINANZA 8 agosto 2001. 


Emergenza ambientale nella laguna di Orbetello. Opere di adeguamento con- 
nesse con la sicurezza dei lavoratori relative alla stazione idrovora di Nassa. (Ordi- 
nanza n. F/1039). 


IL VICE COMMISSARIO 
(art. 5 legge 24.2.1992 n. 225 - Ordinanza del Ministro dell’Interno 
delegato per il coordinamento della Protezione civile n. 2807 del 14.7.1998 
e successive modifiche ed integrazioni) 


VISTA l'ordinanza del Ministero dell'interno delegato per il coordinamento della 
Protezione Civile n. 2807 dei 14.7.1998 con la quale il Presidente della Giunta 
Regionale è stato nominato Commissario delegato, ai sensi dell'art. 5 della legge 
24.2.4992, n. 225, per il completamento degli interventi di emergenza urgenti e 
indifferibili necessari per il risanamento della laguna di Orbetello nonché per 
ricondurre fa gestione straordinaria degli stessi all'interno delle competenze 
ordinarie degli enti territoriali; 


CONSIDERATO che con ordinanza DPC n. 2975 del 15 aprile 1999 sono stati 
stanziati ulteriori 22 miliardi per la esecuzione degli interventi infrastrutturali 
necessari al completamento del sistema di collettamento e di depurazione 
dell’areaie Orbetelto - Monte Argentario; 


VISTA ia ordinanza DPC n. 3037 del 9 febbraio 2000 cen cui è stato prorogato 
l'incarico del Commissario al 31 dicembre 2001, termine entro il quale è delegato 
a provvedere e completare le procedure degli interventi attinenti al sistema di 
collettamento e depurazione nel comprensorio di Orbetello - Monte Argentario 
nonché al superamento della situazione di crisi ambientale della laguna; 


VISTA l'ordinanza n. F/859 del 10 maggio 2000 con cui al sottoscritto è stato 
confermato l'incarico di Vice Commissario ai sensi del citato art. 2 della predetta 
ordinanza DPC 2807/98; 


RICHIAMATA l'ordinanza del Ministero dell'interno n.3097 del 04.12.2000; 
VISTA l'ordinanza commissariale n F/857dei 08.05.00 con la quale viene 
affidato l'incarico professionale al Dott. Ing. Francesco Martino per attività di 


assistenza tecnica e progettuale relativa agli interventi di risanamento deila 
Laguna; 
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RICHIAMATO il Piano Strutturale per il recupero della Laguna di Orbetello 
approvato con ordinanza n. F/703 del 02.08.1999 


VISTA la nota del 21.05.01 con cui la Orbetello pesca lagunare segnalava un 
degrado generale alla peschiera di Nassa che potrebbero costituire un pericolo 
per la sicurezza del personale in fase di manovre: 


CONSIDERATO che, in base alla convenzione approvata con ordinanza 
commissariale n. F/885 del 13.06.00 con la medesima Orbetello Pesca 
Lagunare, spettano al Commissario gli interventi di manutenzione straordinaria 
sulle stazioni idrovore, tra cui quella di Nassa; 


VISTA la perizia redatta dall'Ing. Francesco Martino avente ad oggetto “Opere di 
adeguamento connesse con la sicurezza dei lavoratori relative alla stazione 
idrovora di Nassa” che, composta da una relazione tecnica, un elenco prezzi 
unitari, un computo metrico estimativo, dal quadro economico della spesa e da 
due tavole è allegata alla presente ordinanza sotto la lettera “A” quale parte 
integrante e sostanziale; 


PRESO ATTO che tale perizia prevede interventi di varia tipologia di carattere 
strutturale, sui macchinari, sugli impianti tecnologici, sui percorsi; 


EVIDENZIATO che gli interventi descritti in perizia comprendono anche una 
serie di interventi diversi non connessi con la gestione commissariale ì quali 
saranno sostenuti direttamente dagli enti interessati e il cui importo è quantificato 
in L.58.400.000 (cinquantottomilioniquattrocentomila) a cui dovranno aggiungersi 
gli oneri per spese di progettazione e Iva in proporzione ai lavori di propria 
competenza; 


VISTA la nota prot. 1093 dei 02.07.01 con cui il Comune di Orbetello, presa 
visione della perizia sopraccitata, ha confermato la sua competenza alla spesa di 
L. 74.500.000 (settantaquattromilionicinquecentomila) (Euro 38476,03) di cui L. 
di 58.400.000 (cinquantottomilioniquattrocentomila) oltre IVA per lavori e L. 
16.100.000 (sedicimilionicentomila) per somme a disposizione; 


CONSIDERATO che ii Comune, come dichiarato nella predetta nota, provvederà 
a formalizzare il citato impegno finanziario non appena avrà recuperato le risorse 
nel bilancio di previsione dell'anno 2001; 


VISTO ii quadro economico per un importo complessivo di L. 500.000.000 
(cinquecentomilioni) (euro  258228,44) di cui Li 375.675.000 
(trecentosettancinquemilioniseicentosettantacinquemila) (euro 194019,94) per 
lavori a base d'asta e L.124.325.000 
{centoventiquattromilionitrecentoventicinquemila) (euro 64208,50) per somme a 
disposizione dell'amministrazione il tutto come di seguito specificato: 
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L. 
IMPORTO DEI LAVORI DI COMPETENZA 317275.000 
COMMISSARIALE 
IMPORTO DEI LAVORI DI DIVERSA COMPETENZA 58.400.000 
TOTALE IMPORTO DEI LAVORI A BASE D’ASTA 375.675.000 
ILVA. sui lavori al 10% 37.567.500 
Spese tecniche complessive 30.054.000 
IVA per spese tecniche (20%) 6.010.800 
Lavori in economia, di difficile valutazione e imprevisti 20.692.700 
Lavori urgenti e provvisionali di sicurezza 30.000.000 
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 124.325.000 
TOTALE PERIZIA 500.000.000 


CONSIDERATO che per la natura e entità delle opere non sono necessari gli 
adempimenti previsti dalla L.494/96; 


CONSIDERATO necessario, vista l'urgenza degli interventi previsti, di procedere 
con una trattativa privata preceduta da gara informale tra imprese idonee e di 
fiducia nonché dotate di idonei requisiti tecnico-organizzativi comprese nel 
sopraccitato elenco, utilizzando i'“Elenco per la partecipazione alle trattative 
private" agli atti dell'Ufficio formato dal Commissario con avviso pubblicato in 
data 24 ottobre 1999; 


VISTO lo schema di lettera di invito alle ditte per l'espletamento della 
procedura di affidamento dell'esecuzione delle opere in oggetto nella forma 
della traftativa privata, allegata alla presente ordinanza sotto ia lettera “B” 
quale parte integrante e sostanziale; 


VISTO ii parere in linea tecnica favorevole all'esecuzione lavori in oggetto 
redatto dall'Ufficio del Commissario e sottoscritto dall'ing. Pierluigi Giovannini 
in qualità di Responsabile dell'Area di Progetto per il Risanamento Ambientale 
della Laguna di Orbetello; 


RICHIAMATE le deroghe previste dalle ordinanze DPC n. 2807/98 e 2975/99, 
e confermate dall'art. 3 dell'ordinanza DPC n. 3037/2000 nonché dall’art.1 
deil’ordinanza del Ministero dell'Interno n. 3097 del 04.12.2000; 


ORDINA 


1. di approvare la perizia redatta dall'ing. Francesco Martino avente ad 
oggetto “Opere di adeguamento connesse con la sicurezza dei lavoratori 
relative alla stazione idrovora di Nassa" che, composta da una relazione 
tecnica, un elenco prezzi unitari, un computo metrico estimativo, dal quadro 
economico della spesa e da due tavole è allegata alla presente ordinanza 
sotto [a lettera “A” quale parte integrante e sostanziale; 


2. di approvare il quadro economico per un importo complessivo di L. 
500.000.000 (cinquecentomilioni) (euro 258228,44) di cui L. 375.675.000 
{trecentosettancinquemilioniseicentosettantacinquemila) (euro 194019,94) 
per lavori a base d'asta e L.124.325.000 
(centoventiquattromilionitrecentoventicinguemila) (euro  64208,50) per 


le 
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somme a disposizione dell'’amministrazione il tutto come di seguito 


specificato: 
L. 

IMPORTO DEI LAVORI DI COMPETENZA 317275,000 
COMMISSARIALE 

IMPORTO DEI LAVORI DI DIVERSA COMPETENZA 58.400.000 
TOTALE IMPORTO DEI LAVORI A BASE D'ASTA 375.675.000 
LV.A. sui lavori al 10% 37.567.500 
Spese tecniche complessive 30.054.000 
IVA per spese tecniche (20%) 6.010.800 
Lavori in economia, di difficile valutazione e imprevisti 20.692.700 
Lavori urgenti e provvisionali di sicurezza 30.000.000 
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 124.325.000 


TOTALE PERIZIA È 500.000.000 


3. di prendere atto che ii Comune di Orbetelio comparteciperà alla 
realizzazione dei lavori in oggetto con un finanziamento complessivo di L. 
74.500.000 (settantaquattromilionicinquecentomila) (euro 38476,03) di cui 
L. 58.400.000 (cinquantottomilioniquattrocentomiia) (euro 30161,08) oltre 
iva per lavori e L. 16.100.000 {(sedicimilionicentomila) (euro 8314,95) per 
spese tecniche; 


4. di riservasi l'imputazione della spesa a carico del Commissario, comprese 
le spese di progettazione, all'atto di affidamento dei lavori; 


5. di autorizzare l'espletamento della procedura di trattativa privata 
preceduta da gara informale ai fini dell'individuazione dell'impresa idonea e 
di fiducia nonché dotata di idonei requisiti tecnico-organizzativi; 


6. di approvare fo schema di lettera di Invito per l'espletamento della 
procedura di affidamento dell'esecuzione delle opere in oggetto nella forma 
della trattativa privata, allegata alla presente ordinanza sotto la lettera “B” 
quale parte integrante e sostanziale; 


7. di affidare all'ing Francesco Martino ia direzione dei lavori; 
8. di comunicare il presente atto all'ing. Francesco Martino, alla Orbetello 
Pesca Lagunare, al Comune di Orbetello e alla Prefettura di Grosseto 


nonché di pubblicarlo per estratto sui Bollettino ufficiale delia Regione 
Toscana. 


Il vice commissario: GINANNESCHI 
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ORDINANZA 8 agosto 2001. 


Emergenza ambientale nella laguna di Orbetello. Lavori relativi allo stoccaggio 
delle biomasse algali, realizzazione del 2° modulo di stoccaggio provvisorio. Affida- 
mento alla Tecnologie ambientali S.a.s. - Approvazione relazione del direttore dei lavo- 
ri sul conto finale e certificato di regolare esecuzione. (Ordinanza n. F/1040). 


IL VICE COMMISSARIO 
(art. 5 legge 24.2.1992 n. 225 - Ordinanza del Ministro dell’Interno 
delegato per il coordinamento della Protezione civile n. 2807 del 14.7.1998) 


VISTA l'ordinanza dei Ministero dell'Interno delegato per il coordinamento delia 
Protezione Civile n. 2807 del 14.7,1998 con la quale ii Presidente della Giunta 
Regionale è nominato commissario delegato ai sensi dell'art. 5 delia iegge 
24.2.1992 n. 225, per il completamento degli interventi di emergenza urgenti e 
indifferibili necessari per il risanamento della laguna di Orbetello nonché 
ricondurre la gestione straordinaria degli stessi all'interno delle competenze 
ordinarie degli enti territoriali; 


CONSIDERATO che con ordinanza DPC n. 2975 del 15 aprile 1999 sono stati 
stanziati ulteriori 22 miliardi per l'esecuzione degli interventi infrastrutturali 
necessari al completamento del sistema di collettamento e di depurazione 
dell'areaie Orbetello — Monte Argentario; 


VISTA la ordinanza DPC n. 3037 del 9 febbraio 2000 con cui è stato prorogato 
l'incarico del Commissario al 31 dicembre 2001, termine entro il quaie è delegato 
a provvedere e completare le procedure degli interventi attinenti al sistema di 
collettamento e depurazione nel comprensorio di Orbetello - Monte Argentario 
nonché a! superamento della situazione di crisi ambientale deila laguna; 


VISTA l'ordinanza commissariale n. F/859 deli 10.05.2000 con la quale il 
sottoscritto è stato confermato vice commissario ai sensi dell'art. 2 della predetta 
ordinanza DPC n. 2807/98 fino al 31.12.2001; 

RICHIAMATA l'ordinanza del Ministero deli'interno n.3097 del 04.12.2000; 
RICHIAMATA l'ordinanza commissariale dei n. F/610 del 28.04.99 con cui è 


stata approvata la perizia per i "Lavori relativi allo stoccaggio delle biomasse 
algali - realizzazione del 2° modulo di stoccaggio provvisorio”; 


“= 


14-2-2002 Supplemento straordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 38 


CONSIDERATO che i lavori sono stati consegnati in data 29.04.99 dall’Ing. 
Francesco Martino in qualità di direttore dei favori; 


VISTO il contratto n. 6 del 30.04.99 tra il Commissario Delegato per il 
Risanamento Ambientale della Laguna di Orbetello e la Tecnologie Ambientali 
s.a.s S.r.l; 


PRESO ATTO che ilavori furono sospesi con relativo verbale in data 03.05.99 
8 ripresi con verbale ed in data 11.05.99; 


CONSIDERATO che i lavori sono stati ultimati il 14.05.99 e quindi in tempo utile 
contrattualmente stabilito; 


CONSIDERATO che il Commissario ha liquidato acconti alla Tecnologie 
Ambientali S.a.s per un importo complessivo di L. 102.000.000 (centoduemilioni) 
{Euro 52678,60) oltre Iva al 10%; 


EVIDENZIATO che pertanto non rimane alcun credito a favore della ditta ; 


VISTO ia Relazione del Direttore dei Lavori sul Conto Finale e Certificato di 
regolare esecuzione dei lavori, agli atti dell’ufficio, che redatta dail'Ing. Francesco 
Martino in qualità di Direttore dei lavori, è stata firmata senza riserve dall'impresa 
esecutrice, e da cui risulta che i lavori sono stati eseguiti in conformità delle 
prescrizioni contrattuali, secondo perizia e secondo le disposizioni impartite dalla 
direzione dei lavori; 


PRESO ATTO inoltre che dal certificato di regolare esecuzione emerge una 
economia complessiva di È, 4.267.670 
(quattromilioniduecentosessantasettemilaseicentosettanta) (Euro 2204,06); 


CONSIDERATO che dalla contabilità finale risulta che l'impresa è in regola con 
gli adempimenti assicurativi e previdenziali; 


CONSIDERATO inoltre che non risultano notificate cessioni di credito derivanti 
dalla esecuzione dei lavori in oggetto a favore di terzi da parte dell'impresa 
aggiudicataria e che l'impresa ha firmato Relazione del Direttore dei Lavori sul 
Conto Finaie e Certificato di regolare esecuzione dei lavori senza riserve; 


RITENUTO che nulla osta all'approvazione della contabilità finale e del certificato 
di regolare esecuzione; 


RICHIAMATE ie deroghe previste dalle ordinanze DPC n. 2807/98 e 2975/99, e 
confermate dall'art. 3 dell'ordinanza DPC n. 3037/2000 nonché dall'art.1 
dell'ordinanza del Ministero dell’Interno n. 3097 del 04.12.2000; 

ORDINA 


i. di approvare la Relazione dei Direttore dei Lavori sul Conto Finale e 
Certificato di regolare esecuzione dei lavori redatio dall’Ing. Francesco 
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Martino in qualità di direttore dei lavori, relativo ai “Lavori relativi allo 
stoccaggio delle biomasse algali - realizzazione del 2° modulo di stoccaggio 
provvisorio; 


2. di prendere atto che la Relazione del Direttore dei Lavori sul Conto Finale e 
Certificato di regolare esecuzione dei lavori è acquisita agli atti dell'Ufficio del 
Commissario con sede in Grosseto; 


3. di prendere atto che la somma di È, 4.267.670 
(quattromilioniduecentosessantasettemilaseicentosettanta) (Euro 2204,06) 
costituisce economia sul finanziamento dell'intervento; 


4. di trasmettere la presente ordinanza alla Tecnologie Ambientali s.a.s, all'Ing. 
Francesco Martino e alla Prefettura di Grosseto per gli adempimenti di 


competenza, nonché di disporne la pubblicazione per estratto sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Toscana. 


Il vice commissario: GINANNESCHI 
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ORDINANZA 9 agosto 2001. 


Emergenza ambientale nella laguna di Orbetello. Opere di adeguamento 
connesse con la sicurezza dei lavoratori relative alla stazione idrovora di Fibia. 
(Ordinanza n. F/1041). 


IL VICE COMMISSARIO 
(art. 5 legge 24.2.1992 n. 225 - Ordinanza del Ministro dell’Interno 
delegato per il coordinamento della Protezione civile n. 2807 del 14.7.1998) 


VISTA l'ordinanza del Ministero dell'Interno delegato per il coordinamento della 
Protezione Civile n. 2807 del 14.7.1998 con la quale il Presidente della Giunta 
Regionale è stato nominato Commissario delegato, ai sensi dell'art. 5 della legge 
24.2.1992, n. 225, per il completamento degli interventi di emergenza urgenti e 
indifferibili necessari per ii risanamento della laguna di Orbetello nonché per 
ricondurre la gestione straordinaria degli stessi all'interno deile competenze 
ordinarie degli enti territoriati; 


CONSIDERATO che con ordinanza DPC n. 2975 del 15 aprile 1999 sono stati 
stanziati ulteriori 22 miliardi per la esecuzione degli interventi infrastrutturali 
necessari al completamento del sistema di coliettamento e di depurazione 
dell’areale Orbetello - Monte Argentario; | 


VISTA la ordinanza DPC n. 3037 del 9 febbraio 2000 con cui è stato prorogato 
l'incarico del Commissario al 31 dicembre 2001, termine entro il quale è delegato 
a provvedere e completare le procedure degli interventi attinenti al sistema di 
collettamento e depurazione nel comprensorio di Orbetello - Monte Argentario 
nonché al superamento della situazione di crisi ambientale della laguna; 


VISTA l'ordinanza n. F/859 del 10 maggio 2000 con cui al sottoscritto è stato 
confermato l’incarico di Vice Commissario ai sensi dei citato art. 2 della predetta 
ordinanza DPC 2807/98; 

RICHIAMATA l'ordinanza dei Ministero dell'Interno n.3097 del 04.12.2000; 
VISTA l'ordinanza commissariaie n F/857del 08.05.00 con la quale viene affidato 


l’incarico professionale ai Dott. Ing. Francesco Martino per attività di assistenza 
tecnica e progettuale relativa agli interventi di risanamento della Laguna; 
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RICHIAMATO il Piano Strutturale per il recupero della Laguna di Orbetello 
approvato con ordinanza n. F/703 del 02.08.1999 


VISTA la nota del 20/12/00 con cui fa Orbetello Pesca Lagunare segnalava un 
degrado generale alla peschiera di Fibia che potrebbero costituire un pericolo 
per la sicurezza del personale in fase di manovre e con cui richiedevano 
Y effettuazionne di tutti i lavorii eventualmente necessari; 


CONSIDERATO che, in base alla convenzione approvata con ordinanza 
commissariale n. F/885 del 13.06.00 con ia medesima Orbetello Pesca 
Lagunare, spettano al Commissario gli interventi di manutenzione straordinaria 
sulle stazioni idrovore, tra cui quella di Fibia; 


VISTA la perizia redatta dall'ing. Francesco Martino avente ad oggetto “Opere di 
adeguamento connesse con la sicurezza dei lavoratori relative alla stazione 
idrovora di Fibia" che, composta da una relazione tecnica e stima dei costi, da un 
capitolato speciale di appalto e da 4 tavole, è allegata alla presente ordinanza 
sotto la lettera “A” quale parte integrante e sostanziale; 


PRESO ATTO che tale perizia prevede interventi di varia tipologia di carattere 
strutturale, sui macchinari, sugli impianti tecnologici, sui percorsi; 


VISTO il quadro economico per un importo complessivo di L. 170.000.000 
{centosettantamilioni) (euro 87797,67) di cui Li; 137.661.695 
{centotrentasettemilioniseicentosessantunomilaseicentonovantacinque) (euro 
71096,33) per lavori a base d'asta e L--32,338,305 
(trentaduemilionitrecentotrentottomilatrecentocinque) (euro 16701,34) per 
somme a disposizione dell'amministrazione il tutto come dì seguito specificato: 


L. 
TOTALE IMPORTO DEI LAVORI A BASE D'ASTA 137.,661695 
IMA. sui favori al 10% 13.766.170 
Spese tecniche complessive 13.766.170 
IVA per spese tecniche (20%) 2.753.234 
Lavori di difficile valutazione e imprevisti 2.052.732 
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 32.338.305 
TOTALE PERIZIA 170.000.000 


CONSIDERATO che per la natura e entità delle opere non sono necessari gli 
adempimenti previsti dalla L.494/96: 


CONSIDERATO necessario, vista l'urgenza degli interventi previsti, di procedere 
con una trattativa privata preceduta da gara informale tra imprese idonee e di 
fiducia nonché dotate di idonei requisiti tecnico-organizzativi, utilizzando l'“Elenco 
per la partecipazione alle trattative private” agli atti dell'Ufficio formato dal 
Commissario con avviso pubblicato in data 24 ottobre 1999; 


VISTO lo schema di lettera di invito alle ditte per l'espletamento della 
procedura di affidamento dell'esecuzione delle opere in oggetto nella forma 
delia trattativa privata, allegata alla presente ordinanza sotto la lettera “B” 
quale parte integrante e sostanziale; 


14-2-2002 Supplemento straordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 38 


VISTO il parere in linea tecnica favorevole all'esecuzione lavori in oggetto 
redatto dall'Ufficio del Commissario e sottoscritto dall'ing. Pierluigi Giovannini 
in qualità di Responsabile dell'Area di Progetto per il Risanamento Ambientale 
della Laguna di Orbetello; 


RICHIAMATE le deroghe previste dalle ordinanze DPC n. 2807/98 e 2975/99, 
e confermate dall'art. 3 dell'ordinanza DPC n. 3037/2000 nonché dall’art.1 
dell'ordinanza del Ministero dell'Interno n. 3097 del 04.12.2000; 


ORDINA 


1. di approvare la perizia redatta dall'ing. Francesco Martino avente ad 
oggetto “Opere di adeguamento connesse con la sicurezza dei lavoratori 
relative alla stazione idrovora di Fibia" che, composta da una relazione 
tecnica e stima dei costi, da un capitolato speciale di appalto e da 4 
tavole, è allegata alla presente ordinanza sotto la lettera “A” quale parte 
integrante e sostanziale; 


2. di approvare il quadro economico per un importo complessivo di L. 
170.000.000 (centosettantamilioni) (euro 87797,67) di cui L. 137.661.695 
(centotrentasettemilioniseicentosessantunomilaseicentonovantacinque) 
(euro 71096,33) per lavori a base d'asta e L.32.338.305 
(trentaduemilionitrecentotrentottomilatrecentocingque) (euro 16701,34) per 
somme a disposizione dell'’amministrazione il tutto come di seguito 


specificato: 
L. 

TOTALE IMPORTO DEI LAVORI A BASE D'ASTA 137.661695 
I.V.A. sui lavori al 10% 13.766.170 
Spese tecniche complessive 193.766.170 
IVA per spese tecniche (20%) 2.753.234 
Lavori di difficile valutazione e imprevisti 2.052.732 
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 32.338.305 
TOTALE PERIZIA 170.000.000 


3. di riservasi l'imputazione della spesa a carico del Commissario, comprese 
le spese di progettazione, all'atto di affidamento dei lavori; 


4. di autorizzare l'espletamento della procedura di trattativa privata 
preceduta da gara informale ai fini dell’individuazione dell'impresa idonea 
e di fiducia nonché dotata di idonei requisiti tecnico-organizzativi; 


5. di approvare lo schema di lettera di Invito per l'espietamento della 
procedura di affidamento dell'esecuzione delle opere in oggetto nella 
forma della trattativa privata, allegata alla presente ordinanza sotto la 
lettera “B" quale parte integrante e sostanziale; 


6. di affidare all'ing Francesco Martino la direzione dei lavori; 
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7. di comunicare il presente atto all'ing. Francesco Martino, alla Orbetello 
Pesca Lagunare, al Comune di Orbetello e alia Prefettura di Grosseto 


nonché di pubblicarlo per estratto sul Bollettino ufficiale della Regione 
Toscana. 


Il vice commissario: GINANNESCHI 


=Di= 
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ORDINANZA 9 agosto 2001. 


Emergenza ambientale nella laguna di Orbetello. Svolgimento delle funzioni di 
ingegnere capo attribuite all’ing. Luca Carretti. Liquidazione. (Ordinanza n. F/1042). 


IL VICE COMMISSARIO 
(art. 5 legge 24.2.1992 n. 225 - Ordinanza del Ministro dell’Interno 
delegato per il coordinamento della Protezione civile n. 2807 del 14.7.1998) 


VISTA l'ordinanza del Ministero dell'interno delegato per il coordinamento della 
Protezione Civile n. 2807 del 14.7.1998 con la quale il Presidente delia Giunta 
Regionale è nominato commissario delegato ai sensi dell'art. 5 della legge 
24.2.1992 n. 229, per il completamento degli interventi di emergenza urgenti e 
indifferibili necessari per il risanamento della laguna di Orbetello nonché 
ricondurre la gestione straordinaria degli stessi all'interno delle competenze 
ordinarie degli enti territoriali; 


CONSIDERATO che con ordinanza DPC n. 2975 del 15 aprile 1999 sono stati 
stanziati uiteriori 22 miliardi per l'esecuzione degli interventi infrastrutturali 
necessari al completamento del sistema di collettamento e di depurazione 
dell'areale Orbetelio — Monte Argentario; 


VISTA la ordinanza DPC n. 3037 del 9 febbraio 2000 con cui è stato prorogato 
l'incarico del Commissario al 31 dicembre 2001, termine entro il quale è 
delegato a provvedere e completare ie procedure degli interventi attinenti al 
sistema di collettamento e depurazione nel comprensorio di Orbetello - Monte 
Argentario nonché al superamento della situazione di crisi ambientale della 
laguna; 


RICHIAMATA l'ordinanza del Ministero dell'Interno n.3097 del 04.12.2000; 


VISTA l'ordinanza commissariale n. F/859 dei 10.05.2000 con la quale il 
sottoscritto è stato confermato vice commissario ai sensi dell'art. 2 della predetta 
ordinanza DPC n. 2807/98 fino al 31.12.2001; 


CONSIDERATO che con ordinanza n. F/949 del 03.11.00 è stato approvato il 
collaudo definitivo dei Lavori per la realizzazione delle stazioni di pompaggio del 
3° e 4° Stralcio inerenti il progetto generale della depurazione delle acque di 
fogna degli abitati di Porto Ercole e di Porto Santo Stefano; 
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CONSIDERATO che la commissione incaricata per il collaudo dei lavori di 
realizzazione delle stazioni di pompaggio e sollevamento del 3° e 4° stralcio e di 
quelli relativi all'impianto per il trattamento terziario, nell'atto di collaudo na 
formulato varie prescrizioni a carico delle imprese appaltatrici; 


VERIFICATA la opportunità di garantire, per l'esecuzione delle prescrizioni 
indicate dalla commissione di collaudo, fa sorveglianza e l'assistenza dell'Ing. 
Luca Carretti che, in ottemperanza alle ordinanze CDL n.93/CDL e n. 234/CDL 
aveva seguito i lavori per ia “Realizzazione delle stazioni di pompaggio e 
sollevamento del 3° e 4° stralcio inerenti il progetto generale delia depurazione 
delle acque di fogna degli abitati di Porto Santo Stefano e Porto Ercole” e quelli 
di “Realizzazione dell'impianto per il trattamento terziario per il riuso delle acque 
dell'impianto di depurazione di Terrarossa”, svolgendo le funzioni di ingegnere 
Capo; 


CONSIDERATO che, sulla base di accordi verbali intercorsi con il vice 
commissario, l'impegno per lo svoigimento delle funzioni di alta sorveglianza ed 
assistenza ai favori sopraccitati, è stato quantificato in 40 ore mensili: 


VISTO l'avviso di notula n.5 del 13.04.01 trasmesso dall’Ing. Luca Carretti per 
un importo - complessivo di È; 13.464.000 
(tredicimilioniquattrocentosessantaquattromila) (Euro 6953,57), per lo 
svolgimento delle funzioni predette per un periodo 5 mesi da Novembre 2000 a 
marzo 2001; 


VISTO il parere favorevole in linea tecnica espresso dall'Ufficio del Commissario 
e sottoscritto dail'Ing. Pierluigi Giovannini in qualità di responsabile dell'Area di 
progetto per il risanamento ambientale della Laguna di Orbetello; 


RICHIAMATE le deroghe previste dalle ordinanze DPC n. 2807/98 e 2975/99, e 
confermate dall'art. 3 dell'ordinanza DPC n. 3037/2000 nonché  dall’art.1 
dell'ordinanza del Ministero dell'Interno n. 3097 del 04.12.2000; 


ORDINA 


i. di corrispondere all'ing. Luca Carretti gli oneri complessivi lordi di L. 
13.464.000 (tredicimilioniquattrocentosessantaquattromila) (Euro 
6953,57) per aver esercitato le funzioni di sorveglianza e assistenza per i 
lavori prescritti dalia commissione di collaudo relativamente alle stazioni 
di pompaggio e sollevamento dei 3° e 4° stralcio inerenti il progetto 
generale della depurazione delle acque di fogna degli abitati di Porto 
Santo Stefano e Porto Ercole e dei lavori relativi all'impianto per il 
trattamento terziario; 


2. di autorizzare la Prefettura di Grosseto a liquidare l'importo compiessivo 
lordo di cui ai precedente punto 1) su presentazione della fattura 
adeguatamente vistata; 


3. di imputare ai fondi stanziati con ordinanze DPC 2975/99 e 3097/00 gli 
oneri di cui al precedente punto 1); 
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4. di trasmettere la presente ordinanza all’Ing. Luca Carretti di Grosseto e 
alta Prefettura di Grosseto per gli adempimenti di competenza nonché di 
disporne la pubblicazione per estratto sui BURT. 


Il vice commissario: GINANNESCHI 


Re 
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ORDINANZA 9 agosto 2001. 


Emergenza ambientale nella laguna di Orbetello. Approvazione aggiornamento al 
piano strutturale per il recupero della laguna di Orbetello. (Ordinanza n. F/1043). 


IL VICE COMMISSARIO 
(art. 5 legge 24.2.1992 n. 225 - Ordinanza del Ministro dell’Interno 
delegato per il coordinamento della Protezione civile n. 2807 del 14.7.1998) 


VISTA l'ordinanza del Ministero dell'interno delegato per il coordinamento della 
Protezione Civile n. 2807 del 14.7.1998 con la quale il Presidente della Giunta 
Regionale è nominato commissario delegato ai sensi dell'art. 5 delia legge 
24.2.1992 n. 225, per il completamento degli interventi di emergenza urgenti e 
indifferibili necessari per il risanamento della laguna di Orbetello nonché 
ricondurre la gestione straordinaria degli stessi all'interno delle competenze 
ordinarie degli enti territoriali; 


CONSIDERATO che con ordinanza DPC n. 2975 del 15 aprile 1999 sono stati 
stanziati ulteriori 22 miliardi per l'esecuzione degli interventi infrastrutturali 
necessari al completamento del sistema di collettamento e di depurazione 
dell'areale Orbetello — Monte Argentario; 


VISTA fa ordinanza DPC n. 3037 dei 9 febbraio 2000 con cui è stato prorogato 
l'incarico del Commissario al 31 dicembre 2001, termine entro il quale è delegato 
a provvedere e completare le procedure degli interventi attinenti al sistema di 
collettamento e depurazione nel comprensorio di Orbetello - Monte Argentario 
nonché al superamento della situazione di crisi ambientale della laguna; 


VISTA f'ordinanza commissariale n. F/859 del 10.05.2000 con la quale il 
sottoscritto è stato confermato vice commissario ai sensi dell'art. 2 della predetta 
ordinanza DPC n. 2807/98 fino al 31.12.2001; 


RICHIAMATA l'ordinanza commissariale n. F/703 det 02.08.99 con cui è stato 
approvato il Piano Strutturale per il risanamento ambientale della Laguna di 
Orbetello; 


VISTA l'ordinanza del Ministero dell'interno n.3097 del 04.12.2000 con cui è stata 
autorizzata una ulteriore spesa di 15 miliardi; 
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CONSIDERATO che pertanto è stato necessario provvedere ad un 
aggiornamento dei Pianto strutturale per il risanamento ambientale della Laguna 
di Orbetello; 


VISTO l'aggiornamento al Piano strutturale per la Laguna di Orbetello redatto 
dall'Ufficio del Commissario e allegato alla presente ordinanza sotto la lettera “A” 
quale parte integrante e sostanziale; 


CONSIDERATO altresì che in data 24.01.01, tale aggiornamento ai Piano 
strutturale è stato posto all'attenzione del Comitato Interistituzionale previsto 
all'articolo 3 dell'ordinanza DPC 2975/99 che ha reso parere favorevole; 


CONSIDERATO che, in attuazione di quanto previsto dall’ordinanza DPC 2975/99, 
con nota del 29.03.01 prot.509, è stato trasmesso al Ministero dell'Ambiente 
l'aggiornamento del Piano Strutturale per il risanamento ambientale della Laguna 
di Orbetello; 


VISTI i verbali con cui la Segreteria Tecnica ex art. 114 comma 22 L. 388/2000 
L.135/97 ha espresso parere positivo come da comunicazioni del Ministero 
dell'Ambiente in data 26 Luglio 01 e 02 Agosto 2001; 


VALUTATO che la molteplicità delle problematiche incidenti nelle attività in 
competenza del commissario necessitano di essere ricondotte ad unità tramite una 
visione organica di insieme e una programmazione di interventi; 


CONSIDERATO che il Piano suddetto e il relativo aggiornamento, improntato al 
principio di unitarietà delle problematiche settoriali (il sistema di depurazione e gli 
interventi per ia manutenzione della laguna), costituisce un quadro di riferimento 
organico che prevede in modo dettagliato gli interventi necessari, i tempi di 
realizzazione e l'utilizzazione delle risorse messe a disposizione; 


RITENUTO di adottare l'aggiornamento al Piano Strutturale per il risanamento 
ambientale della Laguna di Orbetello; 


ORDINA 
1. Di approvare l’Aggiornamento del Piano Strutturale per il risanamento 
ambientale della Laguna di Orbetello, allegato alla presente ordinanza sotto ia 
lettera “A" quale parte integrante e sostanziale alla presente ordinanza; 
2. di trasmettere la presente ordinanza, al Dipartimento della Protezione Civile e al 


Ministero dell'Ambiente nonché di disporne la pubblicazione per estratto sul 
BURT. 


Il vice commissario: GINANNESCHI 


— 99 


14-2-2002 Supplemento straordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 38 


ORDINANZA 13 agosto 2001. 


Emergenza ambientale nella laguna di Orbetello. Interventi di manutenzione 
straordinaria sugli autocarri di proprietà commissariale per collaudo annuale. (Ordi- 
nanza n. F/1044). 


IL VICE COMMISSARIO 
(art. 5 legge 24.2.1992 n. 225 - Ordinanza del Ministro dell’Interno 
delegato per il coordinamento della Protezione civile n. 2807 del 14.7.1998) 


VISTA l'ordinanza dei Ministero dell'interno delegato per il coordinamento della 
Protezione Civile n. 2807 del 14.7.1998 con la quale il Presidente della Giunta 
Regionale è stato nominato Commissario delegato, ai sensi dell'art. 5 della legge 
24.2.1992, n. 225, per il completamento degli interventi di emergenza urgenti e 
indifferibili necessari per il risanamento della laguna di Orbetello nonché per 
ricondurre la gestione straordinaria degli stessi all'interno delle competenze 
ordinarie degli enti territoriali; 


CONSIDERATO che con ordinanza DPC n. 2975 del 15 aprile 1999 sono stati 
stanziati uiteriori 22 miliardi per la esecuzione degli interventi infrastrutturali 
necessari al completamento del sistema di collettamento e di depurazione 
dell'areale Orbetello - Monte Argentario; 


VISTA la ordinanza DPC n. 3037 del 9 febbraio 2000 con cui è stato prorogato 
l’incarico del Commissario al 31 dicembre 2001, termine entro il quale è delegato 
a provvedere e completare le procedure degli interventi attinenti al sistema di 
collettamento e depurazione nel comprensorio di Orbetello - Monte Argentario 
nonché al superamento delia situazione di crisi ambientale della laguna; 


VISTA l'ordinanza n. F/859 del 10 maggio 2000 con cui al sottoscritto è stato 
confermato l'incarico di Vice Commissario ai sensi del citato art. 2 della predetta 
ordinanza DPC 2807/98; 

RICHIAMATA l'ordinanza del Ministero dell'Interno n. 3097 del 04.12.2000; 


VISTO che per lo svolgimento delle attività di trasporto delle alghe sono stati 
acquistati n. 2 autocarri modello IVECO targati BD253LY e BCI73IT; 


RICHIAMATA l'ordinanza commissariale n. F/884 del 13.06.00 con cui è stata 


approvato lo schema di convenzione tra il Vice commissario delegato e la 
Orbetello Pesca Lagunare, sottoscritta in data 15.06.00 rep.54 avente ad oggetto 
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le manutenzioni ordinarie sui mezzi di proprietà commissariale consegnati alla 
stessa Società; 


EVIDENZIATO che ai sensi della predetta convenzione ia Orbetello Pesca 
Lagunare è tenuta alla verifica iniziale di precollaudo dei due autocarri 
commissariali con spese per eventuali interventi a carico dei Commissario 
Delegato; 


RICHIAMATA la nota del 11/04/01 con cui la Orbetello Pesca Lagunare ha 
comunicato di aver provveduto ad inviare in officina il mezzo targato BD253LY 
per gli interventi di precoliaudo e che tale operazione è stata ripetuta anche per 
l'autocarro targato BC973UT; 


VISTO che durante la fase di controllo degli autocarri in oggetto presso le officine 
di fiducia sono emersi alcuni interventi di vario genere necessari per la 
sistemazione ed il superamento dei collaudo presso la motorizzazione; 


PRESO ATTO che tali interventi sono stati già eseguiti e che l’autocarro 
BD253LY e BC973IT hanno superato il collaudo annuale rispettivamente il 
13.04.01 e il 10.05.01; 


VISTE le fatture della SEM s.n.c. n. 178/01, 230/01 e 263/01 relative agli 
interventi sull'impianto elettrico per un importo complessivo di L. 1.474.000 (un 
milionequattrocentosettantaquattromila) (euro 761,25) compresa iva; 


VISTE le fatture dell'officina O.R.A. s.n.c. n. 262/01 e n. 289/01 relative agli 
interventi meccanici sull’autocarro targato BC973JT, per un importo complessivo 
di L. 7.236.400 (settemilioniduecentotrentaseimilaquattrocento) (euro 3737,28) 
compresa lva; 


VISTA la fattura n.16/01 della Carrozzeria Albinia S.n.c. relativa agli interventi di 
carrozzeria sempre sull’autocarro targato BC973JT per un importo complessivo di 
L 800.000 {oftocentomila} {euro 413,16) compresa Iva; 


VERIFICATO che aitri interventi eseguiti sugli autocarri commissariali sono stati 
fatturati a carico della Orbetello Pesca Lagunare per un importo complessivo di 
1.8.326.588 (ottomilionitrecentoventiseimilacinquecentottantotto) (Euro 4300,32) 
compresa lva; 


RICHIAMATO il parere di congruità espresso dall'Ufficio dei Commissario e 
sottoscritto dall'ing. Pierluigi Giovannini in qualità di Responsabile dell'Area di 
Progetto per il risanamento ambientale della Laguna di Orbetello; 


CONSIDERATO che, come risulta dai predetto parere tecnico, è necessario 
provvedere alla liquidazione di tale importo a favore della Orbetello Pesca 
Lagunare; 


RITENUTO pertanto di provvedere alla liquidazione delle fatture sopraccitate per 
uno importo complessivo di L.17.836.988 
(diciassettemilioniottocentotrentaseimilanovecentottantotto) {euro 9212,03) 
compresa lva; 
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RICHIAMATE le deroghe previste dalle ordinanze DPC n. 2807/98 e 2975/99, e 
confermate dall'art. 3 dell'ordinanza DPC n. 3037/2000 nonché dall’art.1 
dell'ordinanza del Ministero dell'Interno n. 3097 del 04.12.2000: 


ORDINA 


1. di autorizzare la Prefettura di Grosseto a liquidare !e fatture n. 178/01, 
230/01, 263/01 a favore della S.E.M. s.n.c. per un importo complessivo di 
L. 1.474.000 (un milionequattrocentosettantaquattromila) (euro 761,25) 
compresa lva; 


2. di autorizzare la Prefettura di Grosseto a liquidare le fatture n.262/01 e 
n.289/01, 263/01 a favore della Officina O. ea s.n.c. per un importo 


complessivo di 7.236.400 
FM FERRO I, } (euro 3737,28) compresa 
iva; 


3. di autorizzare la Prefettura di Grosseto a liquidare la fattura n.16/01 della 
Carrozzeria Albinia s.n.c. per un importo complessivo di L. 800.000 
(ottocentomila) (euro 413,16 ) compresa Iva; 


4. di autorizzare la Prefettura di Grosseto a liquidare a favore della Orbetello 
Pesca Lagunare  s.r.l. l'importo complessivo di L. 8.326.588 
fottomilionitrecentoventiseimilacinquecentottantotto) (Euro 4300,32) 
compresa Iva; 


5. di imputare gli oneri complessivi di L. L.17.836.988 
(diciassettemilioniottocentotrentaseimilanovecentottantotto) (euro 9212,03) 
compresa iva ai fondi stanziati con ordinanze DPC 2975/99 e 3097/00; 


6. di comunicare il presente atto alle società SEM s.n.c., Officina O.R.A,, 
Carrozzeria Albinia s.n.c., Orbeteilo Pesca Lagunare e alla Prefettura di 


Grosseto per g li adempimenti di competenza nonché di pubblicarlo per 
estratto sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana. 


Il vice commissario: GINANNESCHI 
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ORDINANZA 13 agosto 2001. 


Emergenza ambientale nella laguna di Orbetello. Lavori di completamento 
della fognatura nera in località Casa Brancazzi nei pressi di Albinia. Approvazione 
progetto. (Ordinanza n. F/1045). 


IL VICE COMMISSARIO 
(art. 5 legge 24.2.1992 n. 225 - Ordinanza del Ministro dell’Interno 
delegato per il coordinamento della Protezione civile n. 2807 del 14.7.1998 
e successive modifiche ed integrazioni) 


VISTA l'ordinanza del Ministero dell'interno delegato per il coordinamento della 
Protezione Civile n. 2807 del 14.7.1998 con la quale il Presidente della Giunta 
Regionale è nominato commissario delegato ai sensi dell'art. 5 della legge 
24.2.1992 n. 225, per il completamento degli interventi di emergenza urgenti e 
indifferibili necessari per il risanamento della laguna di Orbetello nonché 
ricondurre la gestione straordinaria degli stessi all'interno delle competenze 
ordinarie degli enti territoriali; 


CONSIDERATO che con ordinanza DPC n. 2975 del 15 aprile 1999 sono stati 
stanziati ulteriori 22 miliardi per l'esecuzione degli interventi infrastrutturafi 
necessari al compietamento dei sistema di collettamento e di depurazione 
dell'areale Orbetello — Monte Argentario; 


VISTA la ordinanza DPC n. 3037 del 9 febbraio 2000 con cui è stato prorogato 
l’incarico del Commissario al 31 dicembre 2001, termine entro il quale è 
delegato a provvedere e completare le procedure degli interventi attinenti al 
sistema di collettamento e depurazione nel comprensorio di Orbetello - Monte 
Argentario nonché ai superamento della situazione di crisi ambientale della 
laguna; 


RICHIAMATA l'ordinanza del Ministero dell'Interno n.3097 del 04.12.2000; 
VISTA l'ordinanza commissariale n. F/859 del 10.05.2000 con la quale il 
sottoscritto è stato confermato vice commissario ai sensi dell'art. 2 della predetta 
ordinanza DPC n. 2807/98 fino al 31.12.2001; 

CONSIDERATO che con ordinanza CDL n. 19 del 31/12/1994 la precedente 


gestione commissariale ha affidato alla impresa “FISIA ITALIMPIANTI” S.p.A. di 
Genova in qualità di capogruppo della A.t.i. costituita con la Impresilo S.p.a., i 
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lavori relativi al "Progetto di Raccordo per il completamento dei lavori del 1° 
stralcio”; 


VISTA la richiesta presentata dal Comune di Orbetello in data 23.10.1997 prot. 
28503 al commissario Hubert Corsi avente ad oggetto “l'allacciamento da 
eseguire al collettore principale territorio comunale di Orbetello” ed in particolare 
l'abitato di Casa Brancazzi e la richiesta presentata a questa gestione 
commissariale in data 21.01.1999 avente ad oggetto “lavori commissariali";, 


VISTA la nota redatta in data 13.01.2000 dal Sindaco del Comune di Orbetello 
avente ad oggetto “allacciamenti da eseguire al collettore principale in territorio del 
comune di Orbetello" in cui lo stesso si dichiara disponibile ad assumersi le 
spese inerenti la progettazione e la successiva esecuzione dei lavori; 


EVIDENZIATO che i lavori in oggetto consisfono nell'esecuzione delle opere 
necessarie per la realizzazione del collettore di fognatura nera che partendo 
dall'abitato di Casa Brancazzi va a connettersi con il sistema principale di 
collettamento della rete Nord del comune di Orbetello. 


CONSIDERATO che la realizzazione dei lavori in oggetto, costituendo il 
completamento delle opere principali di depurazione nell'areale della Laguna di 
Orbetello, rientrano pertanto nei compiti attribuiti al Commissario Delegato; 


CONSIDERATA la necessità e l'urgenza di completare gli allacci alla condotta 
realizzata dal Commissario con il completamento delia rete fognaria dell'abitato di 
Casa Brancazzi, proseguendo così nell’attività di riduzione degli scarichi non 
controllati; 


EVIDENZIATO che la realizzazione di tale progetto interessa e coniuga esigenze 
connesse sia alla gestione ambientale della iaguna sia all’amministrazione 
comunaie di Orbetello : 


VISTO il progetto per i “lavori di completamento della fognatura nera in loc. Casa 
Brancazzi nei pressi di Albinia" che, redatto dall’Ing. Franco Agostini in qualità di 
Dirigente del 3° Settore del Comune di Orbetello e composto da una reiazione 
tecnica un computo metrico estimativo, computo lavori in economia, elenco prezzi 
unitari, capitolato speciale di appalto, stima deila sicurezza e 7 tavole, è allegato 
alla presente ordinanza sotto la lettera “A" quale parte integrante e sostanziale; 


VISTO il quadro economico per un importo compiessivo di L.160.000.000 
(centosessantamilioni) (Euro 82633,10) di CUI Le; 125.000.000 
{centoventicinquemilioni) (euro 64557,11) per lavori e L. 35.000.000 
(trentacinquemilioni) | {euro  18075,99) per somme a disposizione 
dell’amministrazione, il tutto come specificato nel seguente quadro economica; 


Lire Euro 

Lavori a corpo a base d'asta 108.168.930 55.864,59 
Oneri per la sicurezza lavori a corpo 3.573.284 1.845,45 
Lavori in economia 13.191.497 6.812,84 
Oneri per la sicurezza lavori in economia 66.289 34,24 
Importo compiessivo dei lavori 125.000.000 64.557,11 
Somme a disposizione dell'Amministrazione 

Per IVA al 10% sui lavori 12.500,000 6.455,71 
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Per progettazione 1.5% (art. 18 L. 109/94) 1.875.000 968,36 
Spese tecniche 12.500.000 6.455,71 
Per IVA al 20% sulle spese tecniche 2.500.000 1.291,14 
Allacci nuove forniture ENEL . 5.000.000 2.582,28 
Per imprevisti e arrotondamenti 625.000 322,79 
Totale somme a disposizione 35.000.000 18.075,99 
TOTALE PERIZIA 160.000.000 82.633,10 


VISTA la delibera della Giunta Comunale n.184 del 06.07.01 con cui 
l'amministrazione comunale ha approvato ii suddetto progetto e impegnato la 
spesa complessiva di L.160.000.000 dando atto che il Commissario Delegato per 
l'Emergenza Ambientale della Laguna di Orbetello provvederà all'esecuzione dei 
lavori di cui al progetto allegato; 


CONSIDERATO che la medesima delibera prevede che il Comune di Orbetello 
provvederà ad emettere gli atti di liquidazione della spesa a favore del 
Commissario, previa acquisizione degli stati di avanzamento dei lavori firmati dal 
Direttore dei lavori e dal Responsabile dei procedimento dell'Ufficio del 
Commissario Delegato; 


RITENUTO pertanto di approvare il progetto per la realizzazione dei lavori di 
completamento della fognatura nera in località Casa Brancazzi nei pressi di 
Albinia, assumendone anche l'esecuzione dei lavori; 


VISTO Il parere favorevole in linea tecnica espresso dell'Ufficio del Commissario 
e sottoscritto dall'Ing. Pierluigi Giovannini in qualità di Responsabile dell'Area di 
Progetto per il Risanamento ambientale della Laguna di Orbetello; 


CONSIDERATO necessario, vista l'urgenza degli interventi previsti, di procedere 
con una trattativa privata preceduta da gara informale tra imprese idonee e di 
fiducia nonché dotate di idonei requisiti tecnico-organizzativi utilizzando l'“Elenco 
per la partecipazione alle trattative private” agli atti dell'Ufficio formato dal 
Commissario con avviso pubblicato in data 24 ottobre 1999; 


VISTO lo schema di lettera di invito alle ditte per l'espletamento della procedura 
di affidamento dell'esecuzione delle opere in oggetto nella forma della trattativa 
privata, allegata alia presente ordinanza sotto la iettera “B" quale parte integrante 
e sostanziale; 


VISTO lo schema di contratto per il lavori in oggetto allegato alla presente 
ordinanza sotto la lettera “C” quale parte integrante e sostanziale; 


RICHIAMATE le deroghe previste dalle ordinanze DPC n. 2807/98 e 2975/99, e 


confermate dall’art. 3 dell'ordinanza DPC n. 3037/2000 nonché dall'art.1 
dell'ordinanza dei Ministero dell'Interno n. 3097 del 04.12.2000; 
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ORDINA 


1. Di approvare il progetto esecutivo lavori di completamento della fognatura nera 
in loc. Casa Brancazzi nei pressi di Albinia" che, redatto dell'ing. Franco 
Agostini in qualità di Dirigente del 3° Settore del Comune di Orbetello e 
composto da una relazione tecnica un computo metrico estimativo, computo 
lavori in economia, elenco prezzi unitari, capitolato speciale di appalto, stima 
della sicurezza e 7 tavole, è allegato alla presente ordinanza sotto la lettera 
“A” quale parte integrante e sostanziale; 


2. di approvare il quadro economico per un importo compiessivo di L.160.000.000 
(centosessantamilioni) = {Euro  82633,10) di cui L. 125.000.000 
{centoventicinquemilioni) {euro 64557,11) per iavori e L. 35.000.000 
{trentacinquemilioni)} (euro  18075,99) per somme a disposizione 
dell'amministrazione, il tutto come specificato nel seguente quadro economico; 


Lire Euro 

Lavori a corpo a base d'asta 108.168.930 © 55.864,59 
Oneri per la sicurezza lavori a corpo 3.573.284 1.845,45 
Lavori in economia 13.191.497 6.812,84 
Oneri per la sicurezza lavori in economia 66.289 34,24 
Importo complessivo dei lavori 125.000.000 64.557,11 
Somme a disposizione dell'Amministrazione 

Per IVA al 10% sui lavori 12.500.000 6.455,71 
Per progettazione 1.5% {art. 18 L. 109/04) 1.875.000 968,36 
Spese tecniche 12.500.000 6.455,71 
Per IVA al 20% sulle spese tecniche 2.500.000 1.291,14 
Allacci nuove forniture ENEL 5.000.000 2.582,28 
Per imprevisti e arrotondamenti 625.000 322,79 
Totale somme a disposizione 35.000.000 18.075,99 
TOTALE PERIZIA 160.000.000 — 82.633,10 


3. di prendere atto che gli oneri di cui al precedente punto 2) rimangono a carico 
del Comune di Orbetelto secondo quanto stabilito dalla Delibera G.M. 184 del 
06/07/01, e che il Dirigente del 3° Settore del Comune di Orbetelio emetterà gli 
atti di liquidazione della spesa a favore del Commissario, previa acquisizione 
degli stati di avanzamento dei lavori firmati dal Direttore dei lavori e dal 
Responsabile del procedimento dell'Ufficio del Commissario Delegato, mentre 
le somme a disposizione dell’Amministrazione, ad esclusione dell'IVA sui 
lavori, saranno direttamente liquidate dal Comune di Orbetello; 


4. di autorizzare l'espletamento delia procedura di trattativa privata preceduta da 
gara informale ai fini dell'individuazione dell'impresa idonea e di fiducia nonché 
dotata di idonei requisiti tecnico-organizzativi; 


5. di approvare lo schema dì lettera di Invito per l'espletamento della procedura 
di affidamento dell'esecuzione delle opere in oggetto nella forma della trattativa 
privata, allegata alla presente ordinanza sotto la lettera “B" quale parte 
integrante e sostanziale; 


6. di approvare lo schema di contratto per il lavori di completamento della 


fognatura nera in Località Casa Brancazzi, allegato alla presente ordinanza 
sotto {a lettera “C” quale parte integrante e sostanziale 
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TT. di trasmettere la presente ordinanza al Comune di Orbetello, nonché 
disporne la pubblicazione per estratto sul BURT. 


Il vice commissario: GINANNESCHI 


= 
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ORDINANZA 5 settembre 2001. 


Eventi alluvionali compresi tra il 28 settembre e 1° ottobre 1998 nelle province 
di Lucca e Prato. Ordinanza n. 2853 del 1° ottobre 1998. Piano degli interventi 
straordinari per il ripristino delle infrastrutture. Intervento n. 473: «Fiume Ca- 
maiore. Demolizione e ricostruzione ponte Cavallini». Ente attuatore: comune di 
Camaiore. Perizia suppletiva e di variata distribuzione di spesa. Importo 
L. 1.151.851.218 (euro 594.881,51). Presa d’atto. (Ordinanza n. G/1046). 


IL VICE COMMISSARIO 
(art. 5 legge 24.2.1992 n. 225 - Ordinanza del Ministro dell’Interno 
delegato per il coordinamento della Protezione civile n. 2807 del 14.7.1998 
e successive modifiche ed integrazioni) 


VISTA l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dip. Prot. Civ. n. 
2853 del 01/10/98 con la quale il Presidente della Giunta regionale è stato 
nominato Commissario delegato per gli interventi conseguenti gli eventi alluvionali 
che hanno colpito il territorio delle provincie di Lucca e Prato compresi tra il 
28.09.1998 e 01.10.1998: 


VISTO in particolare l'art. 1 comma 2 della predetta ordinanza che prevede che il 
suddetto Commissario delegato predisponga un piano degli interventi straordinari 
per Il ripristino delle infrastrutture di cui il Dipartimento della Protezione Civile 
prende atto e che tale piano possa essere successivamente integrato e 
rimodulato; 


VISTA l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dip. Prot. Civ. n. 
2880 del 13/11/98 con la quale per le finalità di cui ail'art. 1 dell'ordinanza n. 
2853/98 la Regione Toscana è stata autorizzata a contrarre un mutuo ventennale 
di 24 miliardi; 


VISTA l'ordinanza del Commissario delegato n. G/608 del 23.04.1999 con la 
quale è stato approvato il Secondo stralcio del piano di cui il Dipartimento della 
Protezione Civile ha preso atto con nota del 10.06.1999; 


VISTA l'ordinanza del Commissario delegato n. G/796 del 11.01.2000 con la 


quale è stato approvato il Terzo stralcio del piano di cui il Dipartimento della 
Protezione Civile ha preso atto con nota del 25.02.2000; 
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RILEVATO che gli interventi previsti nel piano sono attuati dagli enti ivi 
specificati, in conformità ai disciplinare approvato con ordinanza commissariale n. 
G/550 del 28.01.1999; 


VISTO in particolare il punto 2.9 del suddetto disciplinare che prevede che il 
Commissario delegato prenda atto dei progetti approvati dagli enti attuatori; 


CONSIDERATO che tale presa d'atto ha la finalità di verificare: 

- l'inserimento delle eventuali direttive tecniche formulate dai Commissario ai 
sensi del punto 2.1. e 2.2 dell'ordinanza G/550/99; 

- il rispetto della quota massima prevista per le spese di progettazione, direzione, 
collaudo, assistenza e contabilità di cui al punto 2.3 della medesima ordinanza 
G/550; 


VISTA l'ordinanza commissariale n. 6/560 del 09.02.1999 relativa a "Disposizioni 
per il controllo di gestione degli interventi compresi nel piano”; 


RICHIAMATA l'ordinanza n. 6/864 del 19/05/2000 con la quale si è preso atto del 
progetto relativo all'intervento in oggetto per complessive  L.900.000.000 
{novecentomilioni) (Euro 464.811,21) e che a seguito dell'affidamento dei lavori 
l'importo, su comunicazione dell'ente attuatore, è stato rimoduiato per L. 
884.779.200 fottocentoottantaquattromilionisettecentosettantanovemila200) (Euro 
456.950,33); 


RICHIAMATA l'ordinanza n. G/1001 del 24/05/2001 con la quale si è preso atto 
della perizia suppletiva e di variata distribuzione di spesa reiativa all'intervento in 
oggetto per compiessive È: 1.124.779.200 
{unmiliardocentoventiquattromilionisettecentosettantanovemiladuecento) {Euro 
580.899,98) di cui L. 240.000.000 {(duecentoquarantamilioni) (Euro 123.949,66) a 
carico dell’ente attuatore; 


RAVVISATA la necessità da parte dell'ente attuatore di integrare l'intervento con 
fondi propri per L. 27.072.018 (ventisettemilionisettantaduemiiadiciotto) (Euro 
13.981,54); 


VISTO che in data 06/08/2001 con nota n. 28680 di prot. il Comune di Camaiore - 
ente attuatore - ha trasmesso Ja perizia di variante e suppletiva relativa all’ 
intervento n 473 per complessive ci 1.1971.051,2318 
(unmiliardocentocinquantunmilioniottocentocinquantunmila218) (Euro 594.881,51) 
i quali verranno evidenziati nella prossima rimodulazione del Piano; 


PRESO ATTO come risulta dalla Comunicazione B del 06/08/2001 n, 28680 di 
prot. trasmessa dall'Ente Attuatore, che il quadro economico del suddetto 
progetto rispetta i vincoli finanziari di cui ai punti 1.3, 2,3 e 2.5 dei disciplinare 
approvato con ordinanza commissariale n. G/550/99; 


PRESO ATTO che ji presente intervento non sono state adottate specificate 
direttive tecniche di cui ai punto 2.1 del medesimo disciplinare; 
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VISTA l'ordinanza commissariale n. G/873 del 25.05.2000 con la quale il 
sottoscritto è stato nominato vice Commissario ai sensi dell'ordinanza DPC n. 
2853/98: 


ORDINA 


1. E’ preso atto della perizia di variante e suppletiva relativa all'intervento n. 473 
‘*Fiume Camaiore. Demolizione e ricostruzione ponte Cavaitini* di cui ente 


attuatore è il Comune di Camaiore per l'importo complessivo di L. 
1.151.851.218  {unmiliardocentocinquantunmilioniottocentocinquantunmila218) 
(Euro 594.881,51) di cui È; 267.072.018 


(duecentosessantasettemilionisettantaduemila018) (Euro 137.931,19) a carico 
dell'ente attuatore, approvata con delibera di giunta municipale n. 215 del 
30/07/2001; 


2. La presa d'atto di cui alla presente ordinanza è effettuata ai fini delle verifiche 
specificate nelle premesse; 


3. L'adeguamento dell'importo dell'intervento sarà effettuato, ai fini del Piano, con 
ia prossima rimodulazione del medesimo; 


4. Di trasmettere al Dipartimento della Protezione civile e all'ente attuatore la 
presente ordinanza; 


5. di disporre la pubblicazione per estratto del presente atto sul B.U.R.T. ai sensi 
dell'art. 3 comma 2 della L. R. n. 18 del 15.0.1996. 


Il vice commissario: FRANCI 
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ORDINANZA 5 settembre 2001. 


Emergenza ambientale nella laguna di Orbetello. Intervento per il miglioramen- 
to qualitativo delle acque nella laguna di Orbetello. Conterminazione di Neghelli - 
Agosto 2001. (Ordinanza n. F/1047). 


IL VICE COMMISSARIO 
(art. 5 legge 24.2.1992 n. 225 - Ordinanza del Ministro dell’Interno 
delegato per il coordinamento della Protezione civile n. 2807 del 14.7.1998 
e successive modifiche ed integrazioni) 


VISTA l'ordinanza del Ministero dell'interno delegato per il coordinamento della 
Protezione Civile n. 2807 del 14.7.1998 con fa quale i! Presidente della Giunta 
Regionale è stato nominato Commissario delegato, ai sensi dell'art. 5 della legge 
24.2.1992, n. 225, per il completamento degli interventi di emergenza urgenti e 
indifferibili necessari per il risanamento della laguna di Orbetello nonché per 
ricondurre la gestione straordinaria degli stessi all'interno delle competenze 
ordinarie degli enti territoriali; 


CONSIDERATO che con ordinanza DPC n. 2975 del 15 aprile 1999 sono stati 
stanziati ulteriori 22 miliardi per la esecuzione degli interventi infrastrutturali 
necessari al completamento del sistema di collettamento e di depurazione 
dell’areaie Orbetello - Monte Argentario; 


VISTA la ordinanza DPC n. 3037 del 9 febbraio 2000 con cui è stato prorogato 
l'incarico del Commissario ai 31 dicembre 2001, termine entro il quale è delegato 
a provvedere e completare le procedure degli interventi attinenti al sistema di 
collettamento e depurazione nel comprensorio di Orbetello - Monte Argentario 
nonché al superamento della situazione di crisi ambientale della iaguna; 


VISTA l'ordinanza n. F/859 del 10 maggio 2000 con cui al sottoscritto è stato 
confermato l’incarico di Vice Commissario ai sensi del citato art. 2 della predetta 
ordinanza DPC 2807/98; 

RICHIAMATA l'ordinanza del Ministero dell'Interno n.3097 del 04.12.2000; 
CONSIDERATO che con ordinanza n.F/857 del 08.05.00 è stato affidato all’Ing. 


Francesco Martino l'incarico professionale relativo alla “Assistenza tecnica e 
progettuale relativa agli interventi di risanamento della Laguna di Orbetello"; 
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EVIDENZIATO che i reflui dei depuratori di Terrarossa e di Neghelli sono immessi 
nel Canale Navigabile al termine dei quale è stata realizzata una conterminezione; 


PRESO ATTO che in corrispondenza degli scarichi dei depuratori esiste una 
sacca con scarsa circolazione di acqua; 


CONSIDERATO che con ordinanza n. F/1028 del 13.07.01 è stata attivata in via 
provvisoria la condotta di scarico a mare che convoglia i liquami dei depuratore di 
Terrarossa riducendo ancora la circolazione nella zona Conteminata di Orbetello 
Scalo; 


VISTO il rapporto del 03.08.01 con cui il Geom. Alberto Salvestroni, professionista 
incaricato dal commissario ai sensi dell'ordinanza #F/903 del 30/06/00, ha 
verificato la presenza di cattivi odori in Loc. Orbetello Scalo, rilasciati dalle acque 
della conferminazione di Orbetello Scalo anche per i fenomeni di fermentazione 
dovuti l'innalzamento della temperatura; 


VISTA la perizia redatta dall'Ing. Francesco Martino avente ad oggetto 
l'“Intervento per il miglioramento qualitativo delle acque nella conterminazione di 
Orbetello-Agosto 2007", allegata al presente atto sotto la lettera “A” come parte 
integrante e sostanziale; 


VISTO il quadro economico della perizia in oggetto per un importo complessivo di 
L.31.000.000  (trentunomilioni) (Euro 16010,16), di cui L. 25.027.900 
{venticinquemilioniventisettemifanovecento) (Euro 12925,83) per lavori e 
L.5.972.100 (cinquemilioninovecentosettantaduemiiacento) (Euro 3084,33) come 
di seguito specificato: 


IMPORTO 
Importo dei iavori 25.027.900 
TOTALE IMPORTO DEI LAVORI 25.027.900 
Iva su lavori al 10% 2.502.790 
Spese tecniche di progettazione comprensive di C.N.P.A.L.A. 2.502.790 
Iva su spese tecniche (20%) 500.558 
Per lavori in economia di difficile valutazione e imprevisti 465.962 
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 5.972.100 
TOTALE PERIZIA 31.000.000 


CONSIDERATO che per la particolarità dell'intervento previsto, può essere 
attivata una procedura di trattativa privata tra imprese idonee e di fiducia nonché 
dotate di idonei requisiti tecnico organizzativi; 


EVIDENZIATO che la Ditta Laurenti Marino ha svolto per il Commissario i 
precedenti lavori di ossigenazione del tratto iniziale dell'area conterminata di 
Orbetello Scalo; 


VISTA la nota del 08/08/01 con cui la ditta Laurenti Marino ha dichiarato di 
atcettare le condizioni della perizia in oggetto; 
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RITENUTO pertanto di affidare alla Ditta Laurenti Marino i lavori per l' “Intervento 
per il miglioramento qualitativo delle acque nella Laguna di Orbetello. 
Conterminazione di Neghelli - Agosto 2001" per un importo complessivo di L. 
25.027.900 (venticinquemilioniventisettemilanovecento) {Euro 12925,83) oltre Iva 
al 10%: . 


VISTO lo schema di contratto tra il Commissario e la ditta Laurenti Marino, 
allegato alla presente ordinanza sotto la lettera “B" quale parte integrante e 
sostanziale 


PRESO ATTO del parere tecnico favorevole espresso dall'Ufficio del Commissario 
e sottoscritto dali'Ing. Pierluigi Giovannini in qualità di Responsabile dell'Area di 
Progetto per ii Risanamento Ambientale della Laguna di Orbetello, agli atti 
dell'Ufficio; 


PRESO ATTO che ai sensi della perizia in precedenza citata non è necessario 
procedere alla designazione del coordinatore per la progettazione e la redazione 
del piano di sicurezza ex art.12 del Decreto legislativo n. 494/96 come modificato 
dal D. Lgs.528/1999, e non è necessaria neppure la notifica preliminare di cui 
all'art. 11 de! predetto decreto legislativo; 


CONSIDERATO che, come si desume dal predetto parere tecnico, non verranno 
realizzate opere permanenti e che quindi non è necessaria la comunicazione al 
Servizio Conservazione delia matura deil'Amministrazione provinciale di 
Grosseto, anche se l'area ricade all'interno della riserva naturale regionale; 


RICHIAMATE le deroghe previste dalle ordinanze DPC n. 2807/98 e 2975/99, e 
confermate dall'art. 3 dell'ordinanza DPC n. 3037/2000 nonché dall'art.1 
dell'ordinanza del Ministero dell'Interno n. 3097 del 04.12.2000; 


ORDINA 


1. di approvare la perizia redatta dall’Ing. Francesco Martino avente ad oggetto 
‘Intervento per il miglioramento qualitativo delie acque neîla conterminazione di 
Orbetello-Agosto 2001”, allegata alla presente ordinanza sotto la lettera “A” 
quale parte integrante e sostanziale: 


2. di approvare il quadro economico per un importo complessivo di L.31.000.000 
{trentunomilioni) {Euro 16010,16), di cui è; 25.027.900 
(venticinquemilioniventisettemilanovecento) (Euro 12925,83) per lavori e 
L.5.972.100 (cinquemilioninovecentosettantaduemilacento) (Euro 3084,33) 
come di seguito specificato: 


IMPORTO 
Importo dei lavori 25.027.900 
TOTALE IMPORTO DEI LAVORI 25.027.900 
Iva su lavori al 10% 2.502.790 
Spese tecniche di progettazione comprensive di C.N.P.A.L.A, 2.502.790 
Iva su spese tecniche (20%) 500.558 
Per lavori in economia di difficile valutazione e imprevisti 465.962 
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TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 9.972.100 

TOTALE PERIZIA 31.000.000 
3. di affidare a trattativa privata alla Ditta Laurenti Marino |’ “Intervento per il 
miglioramento qualitativo delle acque nella Laguna di Orbetello. 
Conterminazione di Neghelli - Agosto 2001” per un importo complessivo di L. 
25.027.900 {venticinguemilioniventisettemilanovecento) (Euro 12925,83} oltre 
Iva al 10%; 


4. approvare lo schema di contratto tra ii Commissario e la ditta Laurenti Marino, 
allegato alla presente ordinanza sotto ia lettera “B” quale parte integrante e 
sostanziale 


5. di imputare gli oneri compiessivi di cui al precedente punto 2) ai fondi finanziati 
con ordinanze DPC 2975/1999 e 3097/2000 n. 2807/1998; 


6. di incaricare l'ing. Francesco Martino della direzione e contabilità dei lavori; 
7. di comunicare la presente ordinanza per gli adempimenti di competenza alla 
ditta Laurenti Marino, all’Ing. Francesco Martino, e alla Prefettura di Grosseto e 


disporne la pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Toscana. 


Il vice commissario: GINANNESCHI 
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ORDINANZA 20 settembre 2001. 


Emergenza ambientale nella laguna di Orbetello. Adempimenti amministrativi 
relativi al pagamento delle tasse RINA della motonave «Palombara». (Ordinanza 
n. F/1048). 


IL VICE COMMISSARIO 
(art. 5 legge 24.2.1992 n. 225 - Ordinanza del Ministro dell’Interno 
delegato per il coordinamento della Protezione civile n. 2807 del 14.7.1998 
e successive modifiche ed integrazioni) 


VISTA l'ordinanza del Ministero dell'interno delegato per il coordinamento della 
Protezione Civile n. 2807 del 14.7.1998 con Ja quale il Presidente della Giunta 
Regionale è nominato commissario delegato ai sensi dell'art. 5 della legge 
24.2.1992 n. 225, per il completamento degli interventi di emergenza urgenti e 
indifferibili necessari per il risanamento delia laguna di Orbetello nonché 
ricondurre ia gestione straordinaria degli stessi all'interno delle competenze 
ordinarie degli enti territoriali; 


CONSIDERATO che con ordinanza DPC n. 2975 del 15 aprile 1999 sono stati 
stanziati ulteriori 22 miliardi per l'esecuzione degli interventi infrastrutturali 
necessari al completamento del sistema di colliettamento e di depurazione 
dell'areale Orbetello — Monte Argentario; 


VISTA la ordinanza DPC n. 3037 del 9 febbraio 2000 con cui è stato prorogato 
l'incarico del Commissario al 31 dicembre 2001, termine entro il quale è delegato 
a provvedere e completare le procedure degli interventi attinenti ai sistema di 
collettamento e depurazione nel comprensorio di Orbetello - Monte Argentario 
nonché al superamento della situazione di crisi ambientale della laguna; 


VISTA l'ordinanza commissariale n. F/859 del 10.05.2000 con la quale il 
sottoscritto è stato confermato vice commissario ai sensi dell'art. 2 delia predetta 
ordinanza DPC n. 2807/98 fino al 31.12.2001; 

RICHIAMATA f'ordinanza del Ministero delì'Interno n.3097 del 04.12.2000; 
CONSIDERATO che con ordinanza n F/879 del 31.05.00 è stato affidato alla 
Agenzia Palombo S.n.c. di Porto S. Stefano il controllo degli adempimenti sui 
natanti di proprietà commissariale; 


CONSIDERATO che tra tali adempimenti rientra anche il pagamento delle tasse 
RINA; 
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VISTA ia fattura n. PF/127 presentata in data 22.05.01 dalla Agenzia Palombo 
S.n.c. di Porto S. Stefano per un importo complessivo di L. 421.500 
(quatirocentoventunomilacinguecento) (euro 217,68); 


RITENUTO pertanto di corrispondere alla agenzia Palombo S.n.c. di Porto S. 
Stefano l'importo complessivo di L. 421.500 (quattrocentoventunomilacinque- 
cento) (euro 217,68) a titolo di rimborso degli oneri sostenuti per il pagamento 
della tassa RINA relativa all'imbarcazione “Palombara”; 


RICHIAMATE le deroghe previste dalle ordinanze DPC n. 2807/98 e 2975/99, e 
confermate dall'art. 3 dell'ordinanza DPC n. 3037/2000 nonché dall'art.1 
dell'ordinanza dei Ministero dell'Interno n. 3097 del 04.12.2000; 


ORDINA 


1. di corrispondere alia Agenzia Palombo s.n.c. di Porto S. Stefano 
l'importo compiessivo di L; 421.500 
(quattrocentoventunomilacinquecento) (euro 217,68) a titolo di rimborso 
degli oneri sostenuti per il pagamento della tassa RINA relativa 
all'imbarcazione “Palombara”; 


2. di imputare le spese di cui ai precedente punto 1) ai fondi stanziati con 
ordinanze DPC n. 2975/99 e 3097/00; 


3. di provvedere alla liquidazione del predetto importo a favore della ditta 
Agenzia Palombo s.n.c. di Porto S. Stefano (GR) tramite la Prefettura di 
Grosseto, su presentazione della fattura adeguatamente vistata; 


4. di comunicare la presente ordinanza alla Agenzia Palombo di Porto 8. 
Stefano e alia Prefettura di Grosseto per gli adempimenti di competenza, 


nonché di pubblicarla per estratto sul Bollettino ufficiale della Regione 
Toscana. 


Il vice commissario: GINANNESCHI 
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ORDINANZA 21 settembre 2001. 


Emergenza ambientale nella laguna di Orbetello. Raccolta delle biomasse algali 
nella laguna di Orbetello. Interventi relativi alla laguna di ponente fino a tutto 
settembre 2001. (Ordinanza n. F/1049). 


IL VICE COMMISSARIO 
(art. 5 legge 24.2.1992 n. 225 - Ordinanza del Ministro dell’Interno 
delegato per il coordinamento della Protezione civile n. 2807 del 14.7.1998 
e successive modifiche ed integrazioni) 


VISTA l'ordinanza del Ministero dell'Interno delegato per ii coordinamento della 
Protezione Civile n. 2807 del 14.7.1998 con la quale il Presidente della Giunta 
Regionale è nominato commissario delegato ai sensi dell'art. 5 della legge 
24.2.1992 n. 225, per il completamento degli interventi di emergenza urgenti e 
indifferibili necessari per il risanamento della iaguna di Orbetello nonché 
ricondurre la gestione straordinaria degli stessi all'interno delle competenze 
ordinarie degli enti territoriali; 


CONSIDERATO che con ordinanza DPC n. 2975 del 15 aprile 1999 sono stati 
stanziati ulteriori 22 miliardi per l'esecuzione degli interventi infrastrutturali 
necessari al completamento del sistema di collettamento e di depurazione 
dell'areale Orbetello — Monte Argentario; 


VISTA la ordinanza DPC n. 3037 de! 9 febbraio 2000 con cui è stato prorogato 
l'incarico dei Commissario al 31 dicembre 2001, termine entro il quale è 
delegato a provvedere e completare le procedure degli interventi attinenti ai 
sistema di collettamento e depurazione nel comprensorio di Orbetello - Monte 
Argentario nonché al superamento della situazione di crisi ambientale della 
laguna; 


RICHIAMATA l'ordinanza del Ministero dell'Interno n.3097 del 04.12.2000; 


VISTA l'ordinanza commissariale n. F/859 del 10.05.2000 con la quale il 
sottoscritto è stato confermato vice commissario ai sensi dell’art. 2 della predetta 
ordinanza DPG n. 2807/98 fino al 31.12.2001; 


VISTA l'ordinanza commissariale n F/857del 08.05.00 con la quale viene 
affidato l'incarico professionale al Dott. Ing. Francesco Martino per attività di 
assistenza tecnica e progettuale relativa agli interventi di risanamento della 
Laguna; 
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RICHIAMATO il Piano Strutturale per il recupero della Laguna di Orbetello, 
approvato con ordinanza n. F/703 del 02.08.1999 e l'aggiornamento del piano 
strutturale approvato con ordinanza commissariale n. F/ 1043 dei 09.08.01; 


RICHIAMATA la nota dei 13.08.2001 e confermata dal successivo rapporto del 
20.08.01 con cui il dr. Lenzi sottolinea l'esigenza di procedere con la raccolta 
delle biomasse algali ed in particolare di incrementare le operazioni a Ponente, 
passando da 1 a 2 natanti; 


RICHIAMATE le ordinanze commissariali n. F/1011 del 31,05.01 e n. F/1019 del 
13.06.01 con cui sono state avviate le operazioni di raccolta nelia Ponente, 
prevedendo doppi turni di lavoro; 


VERIFCATO che persiste la presenza di consistenti banchi di biomasse algali ad 
elevata densità ancora ben intercettabili e raccoglibii e che è pertanto 
necessario proseguire la raccolta delie stesse anche per il mese di Settembre; 


VISTA la perizia elaborata dall’ing. Francesco Martino avente ad oggetto la 
“Raccolta delle biomasse algali nella laguna di Orbetello- Interventi relativi alla 
laguna di Ponente fino a tutto settembre 2001”, allegata alia presente ordinanza 
sotto la lettera “A” come parte integrante e sostanziale; 


PRESO ATTO che l'obiettivo minimo contrattuale di raccolta che si intende 
perseguire è pari a circa 50 tonnellate al giorno per un totale di circa 1000 
tonnellate di aighe da avviare allo stoccaggio provvisorio; 


CONSIDERATO che il Vice commissario, con ordinanze n. F/548 del 
19.01.1999 e F/577 del 16.03.1999, ha acquistato mezzi idonei al trasporto 
delie aighe; 


DATO ATTO che, per quanto attiene al trasporto, il Vice Commissario può 
quindi provvedere direttamente con i mezzi di sua proprietà attribuendo alla 
medesima impresa affidataria del servizio di raccolta, anche il servizio di guida 
e gestione del mezzo; 


RICHIAMATA la nota della Amministrazione Provinciale di Grosseto del 
22.10.1999 agli dell'ufficio in cui si specifica che qualora il trasporto dei rifiuti 
venga effettuato dallo stesso produttore non sussiste per il medesimo l'obbligo 
della iscrizione ail’Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento 
rifiuti; 


CONSIDERATA la necessità e l'urgenza di attivare immediatamente la 
prestazione di servizi per la raccolta e stoccaggio provvisorio delle biomasse 
algali nella Laguna di Orbetello, ricorrendo alle prestazioni di una ditta dotata 
della necessaria professionalità nonché di personale idoneo per la conduzione 
dei mezzi in disponibilità del Commissario; 


CONSIDERATO che la società Orbetello Pesca Lagunare S.r.l. risulta essere 
dotata della professionalità e competenza tecnica sopra richiamate, nonché dei 
requisiti tecnico organizzativi; 
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RITENUTO di incaricare l'ing. Francesco Martino della direzione e contabilità dei 
lavori nonché degli adempimenti amministrativi relativi alla tenuta del formulario 
di identificazione rifiuti previsti da! D. lgs. 22/1999 e successive modificazioni: 


VISTO il quadro per un importo complessivo di L. 445.000.000 
(quattrocentoquarantacinquemilioni) (Euro 229823,32) di cui L. 303.516.101 
(trecentotremilionicinquecentosedicimitacentouno) (Euro 156752,98) per lavori e 
L. 141.483.899  (centoquarantunomilioniquattrocentottantatremilaottocento- 
novantanove) (Euro 73070,33), ii tutto come meglio specificato nel seguente 
quadro economico: 


L: 
Attività di raccolta 3903.516101 
TOTALE IMPORTO DEI LAVORI A_ BASE D'ASTA 303.518.101 
LM.A. sui lavori al 10% 30.351.610 
Spese tecniche 30.351.610 
IVA per spese tecniche al 20% 6.070.322 
Somme a disposizione per frasporto 56.729.724 
lva su trasporto 20% 11.345.945 
Lavori in economia ed imprevisti 8.634.888 
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 141.483.899 
TOTALE PERIZIA 445.000.000 


VISTA la nota del 21.09.01 agli atti dell’ufficio redatta dalla Orbetello Pesca 
Lagunare S.r.l con cui la società dichiara di essere disponibile ad assumere il 
servizio alle condizioni indicate nella perizia in oggetto; 


VISTA lo schema di contratto tra il Commissario e la Orbetello Pesca Lagunare 
S.r.1., allegato alla presente ordinanza sotto fa lettera “B”; 


VISTO il parere favorevole in linea tecnica espresso dall'Ufficio del Commissario 
e sottoscritto dall'ing. Pierluigi Giovannini in qualità di responsabile dell'area di 


progetto per il risanamento ambientale della Laguna di Orbetello, agli atti 
dell'ufficio; 


RICHIAMATE le deroghe previste dalle ordinanze DPC n. 2807/98 e 2975/99, e 
confermate dall'art. 3 dell'ordinanza DPC n. 3037/2000 nonché dall’art.1 
dell'ordinanza det Ministero dell'Interno n. 3097 dei 04.12.2000; 


ORDINA 


1. di approvare la perizia redatta dall'Ing. Martino avente ad oggetto la “Raccolta 
delle biomasse algali nella laguna di Orbetello- Interventi relativi alla itaguna di 


Ponente fino a tutto settembre 2001” allegata alla presente ordinanza sotto la 
lettera “A”; 


2. di approvare i! quadro economico per un importo complessivo di 445.000.000 
(quattrocentoquarantacinquemilioni) (Euro 229823,32) di cui L. 303.516.101 
{trecentotremilionicinquecentosedicimilacentouno) (Euro 156752,98) per 
lavori e L. 141.483.899 (centoquarantunomilioniquattrocentottantatremila- 
ottocentonovantanove) (Euro 73070,33), il tutto come meglio specificato nel 
seguente quadro economico: 
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L, 
Attività di raccolta 303.516.101 
TOTALE IMPORTO DEI LAVORI A BASE D'ASTA 303.518.101 
LV.A. sui lavori al 10% 30.351.610 
Spese tecniche 30.351.670 
IVA per spese tecniche al 20% 6.070.322 
Somme a disposizione per trasporto 56.729.724 
Iva su trasporto 20% 17.345.945 
Lavori in economia ed imprevisti 6.634.688 
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 141.483.899 
TOTALE PERIZIA 445.000.000 


3. di affidare a trattativa privata alia Orbetello Pesca Lagunare S.r.i., con sede in 
Orbetello, Via Leopardi 9, la prestazione dei servizi relativi alla raccolta delle 
masse algali, guida degli automezzi commissariali per il relativo trasporto e 
stoccaggio provvisorio in loc. Patanella, secondo le modalità e le condizioni di 
cui allo schema di contratto €per l'importo di L. 303.516.101 
(trecentotremilionicinguecentosedicimilacentouno) (Euro 156752,98) oltre IVA 
al 10%; 


4. di approvare lo schema di contratto fra il Commissario e la Società allegata 
sotto la lettera “8" alla presente ordinanza quale parte integrante e 
sostanziale; 


5. affidare la direzione e la contabilità dei lavori ail'Ing. Francesco Martina; 

6. di affidare inoltre  all'Ing. Francesco Martino tutti gli adempimenti 
amministrativi relativi alla tenuta del formulario di identificazione e dei registri 
di carico e scarico dei rifiuti previsti dal D. lgs.22/1997 e successive 
modificazioni; 


7. di imputare gli oneri di cui al punto 2) ai fondi stanziati con ordinanze DPC n. 
2975/1999 e 3097/2000; 


8. di trasmettere la presente ordinanza alia Orbetello Pesca Lagunare S.r.i, 
all'Ing. Martino, alla Prefettura di Grosseto per gli adempimenti di competenza 
nonché di disporne ta pubblicazione per estratto sui BURT. 


Il vice commissario: GINANNESCHI 
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ORDINANZA 21 settembre 2001. 


Emergenza ambientale nella laguna di Orbetello. Raccolta delle biomasse algali 
nella laguna di Orbetello. Interventi relativi alla laguna di levante fino a tutto 
settembre 2001. (Ordinanza n. F/1050). 


IL VICE COMMISSARIO 
(art. 5 legge 24.2.1992 n. 225 - Ordinanza del Ministro dell’Interno 
delegato per il coordinamento della Protezione civile n. 2807 del 14.7.1998 
e successive modifiche ed integrazioni) 


VISTA l'ordinanza dei Ministero dell'Interno deiegato per il coordinamento della 
Protezione Civile n. 2807 del 14.7.1998 con la quale ii Presidente della Giunta 
Regionale è nominato commissario delegato ai sensi dell'art. 5 della legge 
24.2.1992 n. 225, per il completamento degli interventi di emergenza urgenti e 
indifferibili necessari per il risanamento delia laguna di Orbetello nonché 
ricondurre la gestione straordinaria degii stessi all'interno delle competenze 
ordinarie degli enti territoriali; 


CONSIDERATO che con ordinanza DPC n. 2975 del 15 aprile 1999 sono stati 
stanziati ulteriori 22 miliardi per l'esecuzione degli interventi infrastrutturali 
necessari al completamento del sistema di collettamento e di depurazione 
dell'areale Orbetello — Monte Argentario; 


VISTA ia ordinanza DPC n. 3037 del 9 febbraio 2000 con cui è stato prorogato 
l’incarico del Commissario al 31 dicembre 2001, termine entro il quale è 
delegato a provvedere e completare le procedure degli interventi attinenti ai 
sistema di collettamento e depurazione nel comprensorio di Orbetello - Monte 
Argentario nonché al superamento delia situazione di crisi ambientale della 
laguna; 


RICHIAMATA l'ordinanza del Ministero deil'Interno n.3097 del 04.12.2000; 


VISTA l'ordinanza commissariale n. F/859 del 10.05.2000 con la quale il 
sottoscritto è stato confermato vice commissario ai sensi dell'art. 2 della predetta 
ordinanza DPC n. 2807/98 fino al 31.12.2001; 


VISTA l'ordinanza commissariale n. F/857del 08.05.00 con la quale viene 
affidato l'incarico professionale al Dott. Ing. Francesco Martino per attività di 
assistenza tecnica e progettuale relativa agli interventi di risanamento delia 
Laguna; 
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RICHIAMATO i! Piano Strutturale per il recupero della Laguna di Orbetello 
approvato con ordinanza n. #/703 del 02.08.1999 e l'aggiornamento del piano 
strutturale approvato con ordinanza commissariale n. F/1043 del 09.08.01; 


RICHIAMATA la nota del 03.09.01 con cui il dr. Lenzi sottolinea l'esigenza di 
procedere con la raccolta delle biomasse algali ed in particolare di mantenere le 
operazioni a Levante agendo sui bachi prossimi ad Orbetello e alla Diga; 


RICHIAMATE le ordinanze commissariali n. F/1009 del 28.05.01 e n. F/1010 del 
31.05.01 con cui sono state avviate (e operazioni di raccolta nella Laguna di 
Levante, prevedendo doppi turni di lavoro; 


VERIFCATO che persiste la presenza di consistenti banchi di biomasse algali ad 
elevata densità ancora ben intercettabili e raccoglibii e che è pertanto 
necessario proseguire la raccolta delle stesse per tutto ii mese di settembre 
2001; 


VISTA la perizia elaborata dall'ing. Francesco Martino avente ad oggetto la 
"Raccolta delle biomasse algali nella laguna di Orbetello- Interventi relativi alla 
Laguna di Levante fino a tutto settembre 2001", allegata alla presente ordinanza 
sotto la lettera “A” come parte integrante e sostanziale; 


PRESO ATTO che l’obiettivo minimo contrattuale di raccolta che si intende 
perseguire è pari a circa 50 tonnellate al giorno per un totale di circa 1000 
tonnellate di alghe da avviare allo stoccaggio provvisorio; 


CONSIDERATO che il Vice commissario, con ordinanze n. F/546 del 
19.01.1999 e F/577 del 16.03.1999, ha acquistato mezzi idonei al trasporto 
delle alghe; 


DATO ATTO che, per quanto attiene ai trasporto, il Vice Commissario può 
quindi provvedere direttamente con i mezzi di sua proprietà attribuendo alla 
medesima impresa affidataria del servizio di raccolta, anche il servizio di guida 
e gestione del mezzo; 


RICHIAMATA la nota della Amministrazione Provinciale di Grosseto del 
22.10.1999 agli dell'ufficio in cui si specifica che qualora il trasporto dei rifiuti 
venga effettuato dallo stesso produttore non sussiste per il medesimo l'obbligo 
della iscrizione all'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento 
rifiuti; 


CONSIDERATA la necessità e l'urgenza di attivare immediatamente la 
prestazione di servizi per la raccolta e stoccaggio provvisorio delle biomasse 
algali nella Laguna di Orbetello, ricorrendo alle prestazioni di una ditta dotata 
della necessaria professionalità nonché di personale idoneo per la conduzione 
dei mezzi in disponibilità del Commissario; 


CONSIDERATO che la società Orbetello Pesca Lagunare S.r.l. risulta essere 
dotata della professionalità e competenza tecnica sopra richiamate, nonché dei 
requisiti tecnico organizzativi; 


== 


14-2-2002 Supplemento straordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 38 


RITENUTO di incaricare l'ing. Francesco Martino della direzione e contabilità dei 
lavori nonché degli adempimenti amministrativi relativi alla tenuta del formulario 
di identificazione rifiuti previsti dal D. lgs. 22/1999 e successive modificazioni; 


VISTO il quadro per un importo complessivo di L. 200.000.000 {duecentomilioni) 


{Euro 103291,37) di cui È: 123.552.520 
{centoventitremilionicinquecentocinguantaduemilacinquecentoventi) {Euro 
63809,55) per lavori e L. 76.447.480 
(settantaseimilioniquattrocentoquarantasettemilaquattrocentottanta) (Euro 


39481,82), il tutto come meglio specificato nel seguente quadro economico: 


L. 
Attività di raccolta 123.552520 
TOTALE IMPORTO DEI LAVORI A BASE D'ASTA 123.552520 
L.A. sul lavori al 10% 123.552.52 
Spese tecniche 12.355:252 
IVA per spese tecniche al 20% 2.471.050 
per trasporto 32.729.840 
iva su trasporto 20% 6.545.968 
Lavori in economia ed imprevisti 9.990.118 
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 76.447 480 
TOTALE PERIZIA 200.000.000 


VISTA la nota del 21.09.01 agli atti dell’ufficio redatta dalla Orbetello Pesca 
Lagunare S.r.l. con cui la società dichiara di essere disponibile ad assumere il 
servizio alle condizioni indicate nella perizia in oggetto; 


VISTA io schema di contratto tra il Commissario e la Orbetello Pesca Lagunare 
S.r.1., allegato alla presente ordinanza sotto la lettera “B”; 


VISTO il parere favorevole in linea tecnica espresso dall'Ufficio del Commissario 
e sottoscritto dall’Ing. Pierluigi Giovannini in qualità di responsabile dell’area di 


progetto per il risanamento ambientale della Laguna di Orbetello, agli aiti 
dell'ufficio; 


RICHIAMATE le deroghe previste dalle ordinanze DPC n. 2807/98 e 2975/99, e 
confermate dall’art. 3 dell'ordinanza DPC n. 3037/2000 nonché dall’art.1 
dell'ordinanza del Ministero dell'Interno n. 3097 del 04.12.2000: 


ORDINA 


1. di approvare la perizia redatta dall'Ing. Martino avente ad oggetto la “Raccolta 
delle biomasse algali nella laguna di Orbetello- Interventi relativi alla Laguna 


di Levante fino a tutto settembre 2001” allegata alia presente ordinanza sotto 
la lettera “A”; 


2. di approvare il quadro economico per un importo complessivo di L. 
200.000.000 (duecentomilioni) (Euro 103291,37) di cui L. 123.552.520 
{centoventitremilionicinquecentocinquantaduemilacinquecentoventi) {Euro 
63809,55) per lavori e Le 76.447.480 
(settantaseimilioniquattrocentoquarantasettemilaquattrocentottanta) (Euro 
39481,82), il tutto come meglio specificato nel seguente quadro economico: 
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L. 
Attività di raccolta 1293.552520 
TOTALE IMPORTO DEI LAVORI A_BASE D'ASTA 123.552520 
I.V.A. sui lavori al 10% 123.552,52 
Spese tecniche 12.355.252 
IVA per spese tecniche ai 20% 2.471.050 
per trasporto 32.729.840 
Iva su trasporto 20% 6.545,968 
Lavori in economia ed imprevisti 9.990.118 
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 76.447 480 
TOTALE PERIZIA 200.000.000 


3. di affidare a trattativa privata alla Orbetello Pesca Lagunare S.r.1., con sede in 
Orbetello, Via Leopardi 9, la prestazione dei servizi relativi alla raccolta delle 
masse algali, guida degli automezzi commissariali per il relativo trasporto e 
stoccaggio provvisorio in loc. Patanella, secondo le modalità e le condizioni di 
cui allo schema di contratto per l'importo di L. 123.552.520 
(centoventitremilionicinquecentocinquantaduemilacinquecentoventi) {Euro 
63809,55) oitre IVA al 10%; 


4. di approvare lo schema di contratto tra il Commissario e la Società allegata 
sotto la lettera “B" alla presente ordinanza quale parte integrante e 
sostanziale; 


5. affidare la direzione e la contabilità dei lavori all'Ing. Francesco Martino; 

6. di affidare inoltre all'Ing. Francesco Martino tutti gli adempimenti 
amministrativi relativi alla tenuta del formulario di identificazione e dei registri 
di carico e scarico dei rifiuti previsti dal D.Igs.22/1997 e successive 
modificazioni; 


7. di imputare gli oneri di cui al punto 2) ai fondi stanziati con ordinanze DPC n. 
2975/1999 e 3097/2000; 


8. di trasmettere la presente ordinanza alla Orbetelio Pesca Lagunare S.r.l,, 
all’Ing. Martino, aila Prefettura di Grosseto per gli adempimenti di competenza 
nonché di disporne la pubblicazione per estratto sul BURT. 


Il vice commissario: GINANNESCHI 


Sa 
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ORDINANZA 21 settembre 2001. 


Emergenza ambientale nella laguna di Orbetello. Lavori di raccolta delle 
biomasse algali spiaggiate presso lo scivolo dei canottieri in laguna di levante ad 
Orbetello. (Ordinanza n. F/1051). 


IL VICE COMMISSARIO 
(art. 5 legge 24.2.1992 n. 225 - Ordinanza del Ministro dell’Interno 
delegato per il coordinamento della Protezione civile n. 2807 del 14.7.1998 
e successive modifiche ed integrazioni) 


VISTA l'ordinanza del Ministero dell'Interno delegato per ii coordinamento della 
Protezione Civile n. 2807 del 14.7.1998 con la quale il Presidente della Giunta 
Regionale è nominato commissario delegato ai sensi dell'art. 5 della legge 
24.2.1992 n. 225, per il completamento degli interventi di emergenza urgenti e 
indifferibili mecessari per il risanamento della laguna di Orbetello nonché 
ricondurre la gestione straordinaria degli stessi all'interno delle competenze 
ordinarie degli enti territoriali; 


CONSIDERATO che con ordinanza DPC n. 2975 del 15 aprile 1999 sono stati 
stanziati ulteriori 22 miliardi per l'esecuzione degli interventi infrastrutturali 
necessari al completamento del sistema di collettamento e di depurazione 
dell'areale Orbetello — Monte Argentario; 


VISTA la ordinanza DPC n. 3037 del 9 febbraio 2000 con cui è stato prorogato 
l'incarico del Commissario al 31 dicembre 2001, termine entro il quale è 
delegato a provvedere e completare le procedure degli interventi attinenti al 
sistema di collettamento e depurazione nel comprensorio di Orbetello - Monte 
Argentario nonché al superamento delia situazione di crisi ambientale della 
laguna; 


RICHIAMATA l'ordinanza del Ministero dell'Interno n.3097 del 04.12.2000; 


VISTA l'ordinanza commissariale n. F/859 del 10.05.2000 con la quale il 
sottoscritto è stato confermato vice commissario ai sensi dell'art. 2 della predetta 
ordinanza DPC n. 2807/98 fino al 31.12.2001; 


VISTA l'ordinanza commissariale n. F/903 del 30/06/00 con cui è stato affidato al 
Geom. Alberto Salvestroni l'incarico professionale relativo alla “Attività di 
supporto tecnico per la gestione delia emergenza ambientale della laguna di 
Orbetello”; 
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CONSIDERATO che su segnalazione del Comune di Orbetello è stata rilevata la 
presenza di alghe spiaggiate presso lo scivolo in prossimità del Circolo 
Canottieri; 


VISTO il rapporto del 12.09.01 con cui il Geom. Alberto Salvestroni, a seguito di 
sopralluogo effettuato in data 11/09/01 presso il Circolo Canottieri di Orbetelto, 
segnala la presenza di alghe spiaggiate con accumulo laterale delle stesse; 


VISTO il parere tecnico espresso dall'ufficio del Commissario e sottoscritto 
dall'Ing. Pierluigi Giovannini in qualità di responsabile dell'area di progetto per il 
risanamento ambientate della Laguna di Orbetello in cui vengono quantificati in 
L. 1.864.000 (unmilioneottocentosessantaquaitromila) {Euro 962,67) oltre Iva al 
20% gii oneri per la rimozione delle predette biomasse algali; 


VISTO che per la necessità e l'urgenza di eseguire i lavori in oggetto può essere 
attivata una procedura di trattativa privata tra imprese idonee e di fiducia nonché 
dotate di idonei requisiti tecnico organizzativi; 


EVIDENZIATO che la Ditta Laurenti Marino attualmente sta già svolgendo per il 
Commissario altre operazioni connesse alla raccolta delle alghe e che con 
ordinanza n. F/1026 del 29/01/01 è stato acquistato a nolo dalla medesima ditta 
gli automezzi per il trasporto delle alghe e del percolato; 


VISTA la nota del 20/09/01 con cui la ditta Laurenti Marino ha dichiarato di 
accettare le condizioni indicate ne! sopraccitato parere tecnico; 


DATO ATTO che, per quanto attiene al trasporto, il Vice Commissario può 
quindi provvedere direttamente attribuendo alla medesima impresa affidataria 
del servizio di raccolta, anche il servizio di guida e gestione del mezzo: 


RICHIAMATA la nota della Amministrazione Provinciale di Grosseto del 
22.10.1999 agli dell'ufficio in cui si specifica che qualora il trasporto dei rifiuti 
venga effettuato dallo stesso produttore non sussiste per il medesimo l'obbligo 
della iscrizione all'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento 
rifiuti; 


RITENUTO pertanto di affidare alla Ditta Laurenti Marino l'esecuzione delle 
«operazioni di rimozione delle biomasse algali spiaggiate in prossimità dello 
scivolo della Soc. Canottieri nella Laguna di Levante; 


RITENUTO inoltre di affidare la verifica della regolare esecuzione delle 
operazioni all'Ufficio del Commissario; 


VISTA l'ordinanza commissariale n F/857del 08.05.00 con cui è stato affidato 
all'Ing. Francesco Martino l'incarico professionale per attività di assistenza 
tecnica e progettuale relativa agli interventi di risanamento della Laguna; 


RITENUTO di affidare all'Ing. Martino tutti gli adempimenti amministrativi relativi 


alla tenuta dei formulario di identificazione e dei registri di carico e scarico dei 
rifiuti previsti dal D. lgs.22/1997 e successive modificazioni; 
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RICHIAMATE !e deroghe previste dalle ordinanze DPC n. 2807/98 e 2975/99. e 
confermate dall'art. 3 dell'ordinanza DPC n. 3037/2000 nonché dall’art:1 
dell'ordinanza del Ministero dell'Interno n. 3097 del 04.42.2000; 


ORDINA 


1. di affidare a trattativa privata alla Ditta Laurenti Marino le operazioni di 
raccolta delle biomasse aigali spiaggiate in prossimità dello scivolo della Soc. 
Canottieri nella Laguna di Levante per un importo complessivo di L. 
1.864.000 (unmilioneottocentosessantaquattromila) (Euro 962,67) oltre Iva al 
20%; 


2. di imputare gli oneri di cui ‘al precedente punto 1) ai fondi stanziati con 
ordinanze DPC 2975/99 e 3097/00; 


$. di affidare all'Ufficio del Commissario la verifica della regolare esecuzione 
delle operazioni; 


4. di autorizzare la Prefettura di Grosseto a liquidare alla Ditta Laurenti Marino 
l'importo di cui al precedente punto 1) su presentazione della fattura 
adeguatamente vistata; 


5. di affidare inoltre all'ing. Francesco Martino tutti gli adempimenti 
amministrativi relativi alla tenuta del formulario di identificazione e dei registri 
di carico e scarico dei rifiuti previsti dal D. lgs.22/1997 e successive 
modificazioni; 


6. di trasmettere la presente ordinanza alla Ditta Laurenti Marino, all’Ing. 
Francesco Martino, al Geom. Alberto Salvestroni e alla Prefettura di Grosseto 


per gii adempimenti di competenza nonché di disporne la pubblicazione per 
estratto sul BURT. 5 


Il vice commissario: GINANNESCHI 
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ORDINANZA 21 settembre 2001. 


Emergenza ambientale nella laguna di Orbetello. Movimentazione e ossidazione 
dei fanghi dei canali lagunari. Ordinanza commissariale n. F/594 del 19 aprile 1999. 
Approvazione contabilità finale. (Ordinanza n. F/1052). 


IL VICE COMMISSARIO 
(art. 5 legge 24.2.1992 n. 225 - Ordinanza del Ministro dell’Interno 
delegato per il coordinamento della Protezione civile n. 2807 del 14.7.1998 
e successive modifiche ed integrazioni) 


VISTA l'ordinanza del Ministero dell'Interno delegato per il coordinamento della 
Protezione Civile n. 2807 del 14.7.1998 con la quale i! Presidente della Giunta 
Regionale è nominato commissario delegato ai sensi dell'art. 5 della legge 
24.2.1992 n. 225, per il completamento degli interventi di emergenza urgenti e 
indifferibili necessari per il risanamento della laguna di Orbetello nonché 
ricondurre la gestione straordinaria degli stessi all'interno delle competenze 
ordinarie degli enti territoriali; 


CONSIDERATO che con ordinanza DPC n. 2975 del 15 aprile 1999 sono stati 
stanziati ulteriori 22 miliardi per l'esecuzione degli interventi infrastrutturali 
necessari al completamento del sistema di collettamento e di depurazione 
dell’areale Orbetello — Monte Argentario; 


VISTA la ordinanza DPC n. 3037 del 9 febbraio 2000 con cui è stato prorogato 
l'incarico del Commissario ai 31 dicembre 2001, termine entro il quale è delegato 
a provvedere e completare le procedure degli interventi attinenti al sistema di 
collettamento e depurazione nel comprensorio di Orbetello - Monte Argentario 
nonché al superamento della situazione di crisi ambientale della laguna; 


VISTA l'ordinanza commissariale n. F/859 del 10.05.2000 con la quale il 
sottoscritto è stato confermato vice commissario ai sensi dell’art. 2 della predetta 
ordinanza DPC n. 2807/98 fino al 31.12.2001; 

RICHIAMATA l'ordinanza del Ministero dell'interno n.3097 del 04.12.2000; 
RICHIAMATA l'ordinanza commissariale del n. F/594 del 19.04.99 con cui è 


stata approvata la perizia per la “Movimentazione-ossidazione fanghi dei canali 
lagunari" e ne è stata affidata l'esecuzione alla Orbetello Pesca Lagunare s.r.l.; 


== 
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CONSIDERATO che i lavori sono stati consegnati con relativo verbale in data 
20.04.00 dall'ing. Francesco Martino in qualità di direttore dei lavori; 


VISTO il contratto n. 4 del 20.04.99 tra il Commissario Delegato per il 
Risanamento Ambientale della Laguna di Orbetello e la Orbetello Pesca 
Lagunare s.r.l.; 


CONSIDERATO che i lavori sono stati ultimati entro il periodo contrattuale; 


CONSIDERATO che il Commissario ha liquidato acconti alla Orbetello Pesca 
Lagunare Sh un importo di Ly 32.960.000 
(trentaduemilioninovecentosessantamila) (Euro 17022,41); 


EVIDENZIATO che pertanto non rimane alcun credito a favore della ditta; 


VISTA la Relazione del Direttore dei favori ai conto finale e Certificato di regolare 
esecuzione, agli atti dell'ufficio, che redatta dall'ing. Francesco Martino è stata 
firmata senza riserve dall'impresa esecutrice, e da cui risulta che i lavori sono 
stati eseguiti in conformità delle prescrizioni contrattuali, secondo perizia e 
secondo le disposizioni impartite dalla direzione dei lavori; 


PRESO ATTO inoltre che dal certificato di regolare esecuzione emerge una 
economia complessiva di L. 3.248.000 (tremilioniduecentoquarantottomila) (Euro 
1677,45); 


CONSIDERATO che dalla contabilità finale risulta che l'impresa è in regola con 
gli adempimenti assicurativi e previdenziali; 


CONSIDERATO inoltre che non risultano notificate cessioni di credito derivanti 
dalla esecuzione dei lavori in oggetto a favore di terzi da parte dell'impresa 
aggiudicataria e che l'impresa ha firmato la contabilità e il certificato di regolare 
esecuzione senza riserve; 


RITENUTO che nulla osta all'approvazione della Relazione del Direttore dei 
lavori al conto finale e Certificato di regolare esecuzione; 


RICHIAMATE le deroghe previste dalle ordinanze DPC n. 2807/98 e 2975/99, e 
confermate dall’art. 3 dell'ordinanza DPC n. 3037/2000 nonché dall'art.1 
dell'ordinanza del Ministero dell'Interno n. 3097 del 04.12.2000; 


ORDINA 


1. di approvare la Relazione dei Direttore dei lavori al conto finale e Certificato di 
regolare esecuzione redatta dall'ing. Francesco Martino relativo alla 
Movimentazione e ossidazione dei fanghi dei canali lagunari. Ordinanza 
commissariale n. F/594 del 19.04.99; 


2. di prendere atto che la Relazione del Direttore dei lavori ai conto finale e 
Certificato di regolare esecuzione sono acquisiti agli atti dell'Ufficio del 
Commissario con sede in Grosseto; 


_ 59 


14-2-2002 Supplemento straordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 38 


a, di prendere atto che la somma di Li; 3.248.000 
(tremilioniduecentoquarantottomila) (Euro 1677,45) costituisce economia sul 
finanziamento dell'intervento; 


4. di trasmettere la presente ordinanza alla Orbetello Pesca Lagunare s.r.l., 
all'Ing. Francesco Martino e alla Prefettura di Grosseto per gli adempimenti 


di competenza, nonché di disporne la pubblicazione per estratto sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Toscana. 


Il vice commissario: GINANNESCHI 
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ORDINANZA 21 settembre 2001. 


Emergenza ambientale nella laguna di Orbetello. Realizzazione di una condotta 
in pressione per l’immissione del percolato nella pubblica fognatura. Ordinanze 
commissariali n. F/844 del 20 aprile 2000 e F/945 del 27 ottobre 2000. Approvazione 
contabilità finale. (Ordinanza n. F/1053). 


IL VICE COMMISSARIO 
(art. 5 legge 24.2.1992 n. 225 - Ordinanza del Ministro dell’Interno 
delegato per il coordinamento della Protezione civile n. 2807 del 14.7.1998 
e successive modifiche ed integrazioni) 


VISTA l'ordinanza del Ministero dell'Interno delegato per il coordinamento della 
Protezione Civile n. 2807 del 14.7.1998 con la quale il Presidente della Giunta 
Regionale è nominato commissario delegato ai sensi dell'art. 5 della legge 
24.2.1992 n. 225, per il completamento degli interventi di emergenza urgenti e 
indifferibii necessari per il risanamento della laguna di Orbetello nonché 
ricondurre la gestione straordinaria degli stessi all'interno delle competenze 
ordinarie degli enti territoriali; 


CONSIDERATO che con ordinanza DPC n. 2975 del 15 aprile 1999 sono stati 
stanziati ulteriori 22 miliardi per l'esecuzione degli interventi infrastrutturali 
necessari al completamento dei sistema di collettamento e di depurazione 
dell'areale Orbetello — Monte Argentario; 


VISTA la ordinanza DPC n. 3037 del 8 febbraio 2000 can cui è stato prorogato 
l'incarico del Commissario ai 31 dicembre 2001, termine entro il quale è delegato 
a provvedere e completare le procedure degli interventi attinenti al sistema di 
collettamento e depurazione nel comprensorio di Orbetello - Monte Argentario 
nonché al superamento della situazione di crisi ambientale delta laguna; 


VISTA l'ordinanza commissariale n. F/859 del 10.05.2000 con la quale il 
sottoscritto è stato confermato vice commissario ai sensi dell'art. 2 della predetta 
ordinanza DPC n. 2807/98 fino al 31.12.2001; 


RICHIAMATA l'ordinanza del Ministero dell'Interno n.3097 del 04.12.2000; 
RICHIAMATA l'ordinanza commissariale del n. F/844 del 20.04.00 con cui è 
stata approvata la perizia per la “Realizzazione di una condotta in pressione per 


l'immissione del percolato nella pubblica fognatura" e ne è stata affidata 
l'esecuzione alla Cava Aibegna Marsiliana s.r.l.; 
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CONSIDERATO che i lavori sono stati consegnati con relativo verbale în data 
21.04.00 in loc. Orbetello dall'Ing. Francesco Martino in qualità di direttore dei 
lavori; 


VISTO il contratto n. 53 dei 30.05.00 tra il Commissario Delegato per il 
Risanamento Ambientale della Laguna di Orbetelio e la Soc. Cava Albegna 
Marsiliana; 


RICHIAMATA l'ordinanza commissariale n.F/945 del 27.10.00 con cui è stata 
approvata la perizia suppletiva, di variante e di variata distribuzione della spesa 
redatta dall'ing. Martino avente ad oggetto “Stazione di stoccaggio e 
stabilizzazione delle biomasse algali raccolte in laguna loc. Patanella - Progetto 
per la realizzazione della condotta in pressione per l'immissione del percolato 
nella pubblica fognatura"; 


VISTO l'atto di sottomissione Rep. n. 72 del 15.11.00 tra il Vice Commissario 
Delegato e la Soc. Cava Albegna Marsiliana; 


CONSIDERATO che i lavori sono stati ultimati il 05.11.00 e quindi entro il 
periodo contrattuale 


CONSIDERATO che il Commissario ha liquidato acconti alla Soc. Cava Albegna 
Marsiliana un importo di L. 124.441.793; 


EVIDENZIATO che pertanto rimane un credito residuo netto a favore della ditta 
di L. 625.336 (seicentoventicinguemilatrecentotrentasei) (Euro 322,95) oltre Iva 
al 10%; 


VISTA la Relazione del direttore dei lavori sui conto Finale e certificato di 
regolare esecuzione, agli atti dell'ufficio, che redatta dall'ing. Francesco Martino 
è stata firmata senza riserve dall'impresa esecutrice, e da cui risulta che i lavori 
sono stati eseguiti in conformità delle prescrizioni contrattuali, secondo perizia e 
secondo le disposizioni impartite dalla direzione dei lavori; 


PRESO ATTO inoltre che dal certificato di regolare esecuzione emerge una 
economia complessiva di L.6.691.821 
(seimlioniseicentonovantunomilaottocentoventuno) (Euro 3456,03); 


CONSIDERATO che dalla contabilità finale risuita che l'impresa è in regola con 
gli adempimenti assicurativi e previdenziali; 


CONSIDERATO inoltre che non risuitano notificate cessioni di credito derivanti 
dalia esecuzione dei lavori in oggetto a favore di terzi da parte dell'impresa 
aggiudicataria e che l'impresa ha firmato la contabilità e il certificato di regolare 
esecuzione senza riserve; 


RITENUTO pertanto di procedere alla liquidazione del restante importo dovuto 
alla Soc. Cava Albegna Marsialiana. per l'importo complessivo L. 625.336 
. {seicentoventicinquemilatrecentotrentasei) (Euro 322,95) oltre Iva al 10%; 
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RITENUTO che nulla osta all'approvazione delia Relazione del direttore dei 
lavori sui conto Finale e certificato di regolare esecuzione; 


RICHIAMATE ie deroghe previste dalle ordinanze DPC n. 2807/98 e 2975/99, e 
confermate dall'art. 3 dell'ordinanza DPC n. 3037/2000 nonché dall’art.1 
dell'ordinanza del Ministero dell'Interno n. 3097 del 04.12.2000; 


ORDINA 


1. di approvare Relazione del direttore dei lavori sul conto Finale e certificato di 
regolare esecuzione redatta dali'Ing. Francesco Martino in qualità di direttore 
dei lavori, relativa alla “Realizzazione di una condotta in pressione per 
l'immissione del percolato nella pubblica fognatura”; 


2. di autorizzare la prefettura di Grosseto a liquidare a favore della Soc. Cava 
Albegna Marsiliana. l'importo a saldo pari a L 625.336 
(seicentoventicinquemilatrecentotrentasei) (Euro 322,95) oltre Iva al 10%: 


3. di prendere atto che Relazione del direttore dei lavori sul conto Finale e 
certificato di regolare esecuzione è acquisita agli atti dell'Ufficio del 
Commissario con sede in Grosseto; 


4. di prendere atto che la somma di L.6.691.821 
(seimlioniseicentonovantunomilaottocentoventuno) (Euro 3456,03) costituisce 
economia sul finanziamento dell’intervento; 


9. di trasmettere la presente ordinanza alla Soc. Cava Albegna Marsiliana, 
all'Ing. Francesco Martino e alla Prefettura di Grosseto per gli adempimenti di 


competenza, nonché di disporne la pubblicazione per estratto sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Toscana. 


Il vice commissario: GINANNESCHI 
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ORDINANZA 21 settembre 2001. 


Emergenza ambientale nella laguna di Orbetello. Rimozione delle biomasse 
algali nell’area conterminata di Gorghiti. Ordinanza F/662 del 1999. Approvazione 
contabilità finale. (Ordinanza n. F/1054). 


IL VICE COMMISSARIO 
(art. 5 legge 24.2.1992 n. 225 - Ordinanza del Ministro dell’Interno 
delegato per il coordinamento della Protezione civile n. 2807 del 14.7.1998 
e successive modifiche ed integrazioni) 


VISTA l'ordinanza del Ministero dell'Interno delegato per il coordinamento della 
Protezione Civile n. 2807 del 14.7.1998 con la quale il Presidente della Giunta 
Regionale è nominato commissario delegato ai sensi dell'art. 5 della legge 
24.2.1992 n. 225, per il completamento degli interventi di emergenza urgenti e 
indifferibili necessari per il risanamento della laguna di Orbetello nonché 
ricondurre la gestione straordinaria degli stessi all'interno delle competenze 
ordinarie degli enti territoriali; 


CONSIDERATO che con ordinanza DPC n. 2975 del 15 aprile 1999 sono stati 
stanziati ulteriori 22 miliardi per l'esecuzione degli interventi infrastrutturali 
necessari al completamento del sistema di collettamento e di depurazione 
dell’areaie Orbetelio — Monte Argentario; 


VISTA la ordinanza DPC n. 3037 del 9 febbraio 2000 con cui è stato prorogato 
l'incarico del Commissario al 31 dicembre 2001, termine entro il quale è delegato 
a provvedere e completare le procedure degli interventi attinenti al sistema di 
collettamento e depurazione nel comprensorio di Orbetello - Monte Argentario 
nonché al superamento della situazione di crisi ambientale della laguna; 


VISTA l'ordinanza commissariale n. F/859 del 10.05.2000 con la quale il 
sottoscritto è stato confermato vice commissario ai sensi dell'art. 2 della predetta 
ordinanza DPC n. 2807/98 fino ai 31.12.2001; 


RICHIAMATA l'ordinanza del Ministero dell'interno n.3097 del 04.12.2000; 
RICHIAMATA l'ordinanza commissariale del n. F/662 del 07.06.99 con cui è 
stata approvata la perizia per la prestazione di servizi avente ad oggetto 


“Rimozione delle biomasse aigali dell'area conterminata dell’Ansedonia" e ne è 
stata affidata l'esecuzione alla Orbetello Pesca Lagunare s.r.l.; 
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CONSIDERATO che i lavori sono stati consegnati sotto riserva di iegge i 
05.05.99 dall’Ing. Francesco Martino in qualità di direttore dei lavori; 


VISTO il contratto n. 9 dei 09.06.99 tra ii Commissario Delegato per i 
Risanamento Ambientale della Laguna di Orbetello e la Orbetello Pesca 
Lagunare s.r.l.; 


CONSIDERATO che i lavori sono stati ultimati entro il periodo contrattuale; 


CONSIDERATO che il Commissario ha liquidato acconti alla Orbetello Pesca 
Lagunare sint un importo di Li 28.705.400 
{ventottomilionisettecentocinquemilaquattrocento) {Euro 14825,10); 


EVIDENZIATO che pertanto non rimane alcun credito a favore della ditta; 


VISTA la Relazione del Direttore dei lavori al conto finale e Certificato di regolare 
esecuzione, agli atti dell'ufficio, che redatta dall'ing. Francesco Martino è stata 
firmata senza riserve dall'impresa esecutrice, e da cui risulta che i lavori sono 
stati eseguiti in conformità delle prescrizioni contrattuali, secondo perizia e 
secondo le disposizioni impartite dalla direzione dei lavori; 


PRESO ATTO inoltre che dai certificato di regolare esecuzione emerge una 
economia complessiva di L. 1.562.784 
(unmilionecinquecentosessantaduemilasettecentottantaquattro) (Euro 807,11); 


CONSIDERATO che dalla contabilità finale risulta che l'impresa è in regola con 
gli adempimenti assicurativi e previdenziali; 


CONSIDERATO inoltre che non risuitano notificate cessioni di credito derivanti 
dalla esecuzione dei lavori in oggetto a favore di terzi da parte dell'impresa 
aggiudicataria e che l'impresa ha firmato la contabilità e il certificato di regolare 
esecuzione senza riserve; 


RITENUTO che nulla osta all'approvazione della Relazione del Direttore dei 
lavori al conto finale e Certificato di regolare esecuzione; 


RICHIAMATE le deroghe previste dalle ordinanze DPC n. 2807/98 e 2975/99, e 
confermate dall'art. 3 dell'ordinanza DPC n. 3037/2000 nonché dall’art.1 
dell'ordinanza del Ministero dell'Interno n. 3097 del 04.12.2000; 


ORDINA 
1. di approvare ia Relazione del Direttore dei lavori al conto finale e Certificato di 
regolare esecuzione redatta dall'ing. Francesco Martino relativo alla 
Rimozione delle biomasse algali nell'area conterminata di Gorghiti; 
2. di prendere atto che la Relazione del Direttore dei lavori al conto finale e 


Certificato di regolare esecuzione sono acquisiti agli atti dell'Ufficio del 
Commissario con sede in Grosseto; 
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3. di prendere atto che la somma di L. 1.562.784 
(unmilionecinquecentosessantaduemilasettecentottantaquattro) (Euro 807,11 
costituisce economia sul finanziamento dell'intervento: 


4. di trasmettere la presente ordinanza alla Orbetello Pesca Lagunare s.r.l., 
all'Ing. Francesco Martino e alla Prefettura di Grosseto per gli adempimenti 


di competenza, nonché di disporne la pubblicazione per estratto sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Toscana. 


Il vice commissario: GINANNESCHI 
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ORDINANZA 21 settembre 2001. 


Emergenza ambientale nella laguna di Orbetello. Acquisto n. 40 formulari di 
identificazione per i rifiuti. (Ordinanza n. F/1055). 


IL VICE COMMISSARIO 
(art. 5 legge 24.2.1992 n. 225 - Ordinanza del Ministro dell’Interno 
delegato per il coordinamento della Protezione civile n. 2807 del 14.7.1998 
e successive modifiche ed integrazioni) 


VISTA l'ordinanza del Ministero dell'Interno delegato per il coordinamento della 
Protezione Civile n. 2807 del 14.7.1998 con la quale il Presidente deila Giunta 
Regionale è stato nominato Commissario delegato, ai sensi dell'art. 5 della legge 
24.2.1992, n. 225, per il completamento degli interventi di emergenza urgenti e 
indifferibili necessari per il risanamento della laguna di Orbetello nonché per 
ricondurre la gestione straordinaria degli stessi all'interno delle competenze 
ordinarie degli enti territoriali; 


CONSIDERATO che con ordinanza DPC n. 2975 del 15 aprile 1999 sono stati 
stanziati ulteriori 22 miliardi per la esecuzione degli interventi infrastrutturali 
necessari al completamento del sistema di collettamento e di depurazione 
dell’areale Orbetello - Monte Argentario; 


VISTA la ordinanza DPC n. 3037 del 9 febbraio 2000 con cui è stato prorogato 
l'incarico del Commissario al 31 dicembre 2001, termine entro il quale è delegato 
a provvedere e completare le procedure degli interventi attinenti al sistema di 
collettamento e depurazione nel comprensorio di Orbetello - Monte Argentario 
nonché al superamento della situazione di crisi ambientale della laguna; 


VISTA l'ordinanza n. F/859 del 10 maggio 2000 con cui al sottoscritto è stato 
confermato l’incarico di Vice Commissario ai sensi del citato art. 2 deila predetta 
ordinanza DPC 2807/98; 


RICHIAMATA l’ordinanza del Ministero dell'Interno n.3097 del 04.12.2000; 


CONSIDERATO che, come emerge dal Piano strutturale per la Laguna di 
Orbetello e dal relativo aggiornamento approvato con ordinanza commissariale 
n.F/1043 del 09/08/01, le operazioni di raccolta delle alghe rientrano negli 
interventi urgenti per il risanamento ambientale della Laguna di Orbetello e sono 
finalizzate ad evitare i fenomeni di proliferazione che, specialmente nel periodo 
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estivo, potrebbero essere causa di crisi ambientali con relativa moria di sauna 
ittica; 


CONSIDERATO che le operazioni di raccolta delle biomasse algali nella laguna 
di Orbetello sono state avviate nello scorso aprile per un durata di circa 90 
giorni; 


CONSIDERATO che, su indicazione del biologo Mauro Lenzi, è necessario 
proseguire le operazioni di raccolta almeno per tutto il mese di settembre sia 
nella Laguna di Ponente che in quella di Levante; 


PRESO ATTO che quindi si prevede di raccogliere ancora circa 2000 tonnellate 
di biomasse aigali da avviare al sito di stoccaggio provvisorio e stabilizzazione in 
loc, Patanella, realizzato appositamente dal Commissario per la Laguna di 
Orbetello; 


CONSIDERATO che il Vice Commissario Delegato per l'Emergenza Ambientale, 
con ordinanze n. F/546 del 19.01.1999 e F/577 del 16.03.1999, ha acquistato 
mezzi idonei al trasporto delle alghe; 


RICHIAMATA la nota della Amministrazione Provinciale di Grosseto del 
22.10.1999 agli atti dell'ufficio in cui si specifica che qualora il trasporto dei rifiuti 
venga effettuato dallo stesso produttore non sussiste per il medesimo l'obbligo 
della iscrizione all'Albo Nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento 
rifiuti, fermi restando gli obblighi previsti dall’art.30 del D. lgs.n.22/1997; 


CONSIDERATO pertanto che, ai sensi dell’art.15 del D.igs 22/1997, durante il 
trasporto effettuato da enti o imprese i rifiuti sono accompagnati da un formulario 
di identificazione che deve essere redatto in quattro esemplari; 


VISTA la necessità di quindi acquistare ulteriori n. 40 formulari di identificazione 
dei rifiuti modello Buffetti 6619C4 per fronteggiare all'attività di trasporto delle 
alghe connessa alla raccolta; 


VISTO il preventivo del 19/09/01 presentato dalla società “L'ufficio Moderno 
dell'Etruria" s.n.c. di Grosseto“ per l'acquisto di n.40 formulari di identificazione 
dei rifiuti modello Buffetti 6619C4 un importo complessivo di L. 414.000 
(quattrocentoquattordicimila) (euro 213,81), compresa IVA, allegato alla presente 
ordinanza come parte integrante e sostanziale sotto la lettera “A”; 


RICHIAMATE le deroghe previste dalle ordinanze DPC n. 2807/98 e 2975/99, e 
confermate dall'art. 3 dell'ordinanza DPC n. 3037/2000 nonché dall'art.1 
dell'ordinanza del Ministero dell’Interno n. 3097 del 04.12.2000; 
ORDINA 
1. di affidare all'Ufficio Moderno dell'Etruria s.n.c. di Grosseto” la fornitura di 
n. 40 formulari di identificazione dei rifiuti modello buffetti 6619C4, per un 


importo complessivo di L. 414.000 {quattrocentoquattordicimila) {euro 
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213,81), compresa IVA, come risulta da preventivo allegato alla preserite 
ordinanza sotto la lettera “A” quale parte integrante e sostanziale; 


2. di imputare gli oneri di cui al precedente punto 1) ai fondi stanziati con 
ordinanze DPC n. 2975/1999 e DPC 3097/00; 


3. di incaricare l'Ufficio del Commissario di Grosseto di svolgere gli 
adempimenti connessi alla esecuzione della fornitura ed in particolare di 
inviare l'ordine alla ditta sopra indicata con l'indicazione dei tempi di 
consegna del materiale, nonché di verificare la corretta fornitura; 


4. di provvedere alla liquidazione del predetto importo alla società "L'Ufficio 
moderno dell'Etruria" s.n.c. di Grosseto tramite la Prefettura di Grosseto, su 
presentazione della fattura; 


5. di comunicare il presente atto alla società “L'Ufficio Moderno dell'Etruria” 
s.n.c. e alla Prefettura di Grosseto per gli adempimenti di competenza 


nonché di pubblicarlo per estratto sul Bollettino ufficiale delia Regione 
Toscana. 


Il vice commissario: GINANNESCHI 
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ORDINANZA 21 settembre 2001. 


Emergenza ambientale nella laguna di Orbetello. Intervento di ripristino 
grigliati e piani di cattura in vari siti dei canali lagunari. Approvazione certificato di 
regolare esecuzione e pagamento a saldo. (Ordinanza n. F/1056). 


IL VICE COMMISSARIO 
(art. 5 legge 24.2.1992 n. 225 - Ordinanza del Ministro dell’Interno 
delegato per il coordinamento della Protezione civile n. 2807 del 14.7.1998 
e successive modifiche ed integrazioni) 


VISTA l'ordinanza del Ministero dell'Interno delegato per il coordinamento della 
Protezione Civile n. 2807 del 14.7.1998 con la quale il Presidente della Giunta 
Regionale è nominato commissario delegato ai sensi dell'art. 5 delia legge 
24.2.1992 n. 225, per il completamento degli interventi di emergenza urgenti e 
indifferibili necessari per il risanamento della laguna di Orbetello nonché 
ricondurre la gestione straordinaria degli stessi all'interno delle competenze 
ordinarie degli enti territoriali; 


CONSIDERATO che con ordinanza DPC n. 2975 del 15 aprile 1999 sono stati 
stanziati ulteriori 22 miliardi per l'esecuzione degli interventi infrastrutturali 
necessari al completamento del sistema di coliettamento e di depurazione 
dell'areale Orbetello — Monte Argentario; 


VISTA la ordinanza DPC n. 3037 del 9 febbraio 2000 con cui è stato prorogato 
l'incarico del Commissario al 31 dicembre 2001, termine entro il quale è delegato 
a provvedere e completare le procedure degli interventi attinenti al sistema di 
collettamento e depurazione nel comprensorio di Orbetello - Monte Argentario 
nonché al superamento della situazione di crisi ambientale delia laguna; 


VISTA l'ordinanza commissariale n. F/859 del 10.05.2000 con la quale il 
softoscritto è stato confermato vice commissario ai sensi dell'art. 2 della predetta 
ordinanza DPC n. 2807/98 fino al 31.12.2001; 

RICHIAMATA l'ordinanza del Ministero dell'Interno n.3097 del 04.12.2000; 
RICHIAMATA l'ordinanza commissariale n. F/993 del 24.04.01 con cui è stata 


approvata la perizia relativa agli “interventi di ripristino grigliati e piani di cattura 
in diversi siti della Laguna di Orbetello”, 


sa 
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RICHIAMATA inoltre l'ordinanza n. F/1008 del 28.05.01 con cui i lavori in 
oggetto sono stati affidati alla si affidavano i lavori alla B.L. s.n.c. di Bastianello e 
Lanaro e l'ing. Francesco Martino è stato incaricato della Direzione e contabilità 
dei lavori nonché della regolare esecuzione; 


CONSIDERATO che i lavori sono stati ultimati il 24.08.01 nel rispetto dei termini 
stabiliti contrattualmente; 


VISTA la Relazione del Direttore dei lavori sul Conto Finale e Certificato di 
regolare esecuzione da cui emerge che il Commissario non ha liquidato acconti 
alla B.L. s.n.c. di Bastianello e Lanaro; 


EVIDENZIATO che pertanto rimane un credito residuo netto a favore della ditta 
di L. 36.000.000 (trentaseimilioni) (euro 18592,44) oltre Iva al 20%; 


VISTA la “Relazione del Direttore dei lavori sul conto finale e certificato di 
regolare esecuzione”, agli atti dell'ufficio, che, redatta dall’Ing. Francesco Martino 
è stata firmata senza riserve dall'impresa esecutrice, e da cui risulta che i tavori 
sono stati eseguiti in conformità delle prescrizioni contrattuali, secondo perizia e 
secondo le disposizioni impartite dalla direzione dei lavori salvo lievi modifiche 
rientranti nei poteri discrezionali della Direzione Tecnica; 


PRESO ATTO inoltre che dalla Relazione del direttore dei lavori al conto finale 
emerge una economia complessiva di Li 444.000 
(quattrocentoquarantaquatiromila) (Euro 229,30); 


CONSIDERATO inoltre che non risultano notificate cessioni di credito derivanti 
dalla esecuzione dei lavori in oggetto a favore di terzi da parte dell'impresa 
aggiudicataria e che la stessa ha firmato la contabilità e il certificato di regolare 
esecuzione senza riserve; 


RITENUTO che nulla osta all'approvazione della contabilità finale e del certificato 
di regolare esecuzione; 


RICHIAMATE le deroghe previste dalle ordinanze DPC n. 2807/98 e 2975/99, e 
confermate dall'art. 3 dell'ordinanza DPC n. 3037/2000 nonché dall’art.1 
dell'ordinanza del Ministero dell'Interno n. 3097 del 04.12.2000: 


ORDINA 


1. di approvare la Relazione del Direttore dei Lavori sul Conto finale e 
certificato di regolare esecuzione redatta dall'Ing. Francesco Martino in 
qualità di direttore dei lavori, relativo agli "interventi di ripristino dei grigliati e 
piani di cattura in diversi siti della Laguna di Orbetello. 


2. di prendere atto che la Relazione del Direttore dei Lavori sul Conto finale e 


certificato di regolare esecuzione è acquisita agli atti dell'Ufficio del 
Commissario con sede in Grosseto; 
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3. di liquidare alla B.L. s.n.c. di Bastianello e Lanaro l'importo complessive di 
L. 36.000.000 (trentaseimilioni) (euro 18592,44) oltre Iva al 20%; 


4. di autorizzare la Prefettura di Grosseto a liquidare l'importo di cui al 
precedente punto 3) alla BL. s.nc. di Bastianello e Lanaro su 
presentazione delia relativa fattura adeguatamente vistata; 


Do di prendere atto che la somma di Li 444.000 
{quattrocentoquarantaquattromila) (Euro 229,30) costituisce economia sul 
finanziamento dell'intervento; 


6. di trasmettere la presente ordinanza alla B.L. s.n.c. di Bastianello e Lanaro, 
all’Ing. Francesco Martino e alla Prefettura di Grosseto per gli adempimenti 


di competenza, nonché di disporne la pubblicazione per estratto sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Toscana. 


Il vice commissario: GINANNESCHI 


ada 
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ORDINANZA 21 settembre 2001. 


Emergenza ambientale nella laguna di Orbetello. Interventi nelle aree di conter- 
minazione in località Ansedonia e Orbetello Scalo. Approvazione certificato di rego- 
lare esecuzione e pagamento a saldo. (Ordinanza n. F/1057). 


IL VICE COMMISSARIO 
(art. 5 legge 24.2.1992 n. 225 - Ordinanza del Ministro dell’Interno 
delegato per il coordinamento della Protezione civile n. 2807 del 14.7.1998 
e successive modifiche ed integrazioni) 


VISTA l'ordinanza del Ministero dell'interno delegato per ii coordinamento della 
Protezione Civile n. 2807 del 14.7.1998 con la quale il Presidente della Giunta 
Regionale è nominato commissario delegato ai sensi dell'art. 5 della legge 
24.2.1992 n. 225, per il completamento degli interventi di emergenza urgenti e 
indifferibili necessari per il risanamento della laguna di Orbetello nonché 
ricondurre la gestione straordinaria degli stessi all'interno delle competenze 
ordinarie degli enti territoriali; 


CONSIDERATO che con ordinanza DPC n. 2975 del 15 aprile 1999 sono stati 
stanziati ulteriori 22 miliardi per l'esecuzione degli interventi infrastrutturali 
necessari al completamento del sistema di collettamento e di depurazione 
dell'areale Orbetello — Monte Argentario; 


VISTA la ordinanza DPC n. 3037 del 9 febbraio 2000 con cui è stato prorogato 
l'incarico del Commissario al 31 dicembre 2001, termine entro il quale è delegato 
a provvedere e completare le procedure degli interventi attinenti al sistema di 
collettamento e depurazione nel comprensorio di Orbetello - Monte Argentario 
nonché al superamento della situazione di crisi ambientaie della laguna; 


VISTA l'ordinanza commissariale n. F/859 del 10.05.2000 con la quale il 
sottoscritto è stato confermato vice commissario ai sensi dell'art. 2 della predetta 
ordinanza DPC n. 2807/98 fino al 31.12.2001; 


RICHIAMATA l'ordinanza del Ministero dell'interno n.3097 del 04.12.2000; 
RICHIAMATA l'ordinanza commissariale n. F/603 del 22.04.99 con cui è stata 
approvata la perizia per i “Lavori relativi ad interventi sulle aree di 


conterminazione in loc. Ansedonia ed Orbetello” e si incaricava l'Ing. Francesco 
Martino della Direzione e contabilità dei lavori nonché della regolare esecuzione; 
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RICHIAMATE inoltre le ordinanze n. F/648 del 24.05.99 con cui i lavori in 
oggetto sono stati affidati alla Ditta Laurenti Marino e n. F/790 del 22.12 1998 
con cui è stata approvata la relativa perizia suppletiva e di variante; 


CONSIDERATO che i lavori sono stati consegnati con relativo verbale in data 
25/05/99 in loc. Orbetello; 


VISTO il contratto n. 17 dei 09.07.99 tra ii Commissario Delegato per il 
Risanamento Ambientale della Laguna di Orbetello e la Ditta Laurenti Marino; 


CONSIDERATO che i lavori sono stati ultimati il 20.08.99 e quindi nel rispetto del 
tempo utile stabilito; 


VISTO lo stato finale redatto dal Direttore dei Lavori da cui emerge che il 
Commissario ha liquidato acconti aila Laurenti Marino s.r.l. un importo di L. 
204.668.000 (duecentoquaftromilioni seicentosessantottomila); 


EVIDENZIATO che pertanto rimane un credito residuo netto a favore della ditta 
di L. 11.912.558 (undicimilioninovecentododicimilacinquecentocinguantacinque) 
{Euro 6152,329) oltre Iva al 20%; 


VISTA la Relazione del Direttore dei lavori sul conto finale e certificato di 
regolare esecuzione, agli atti dell'ufficio, che, redatta dall'Ing. Francesco Martino 
in qualità di Direttore dei tavori, è stata firmata senza riserve dall'impresa 
esecutrice, e da cui risulta che i lavori sono stati eseguiti in conformità delle 
prescrizioni contrattuali, secondo perizia e secondo le disposizioni impartite dalla 
direzione dei lavori; 


PRESO ATTO inoltre che dalla Relazione del direttore dei favori al conto finale 
emerge una economia complessiva di LL, 3.204.652 
(tremilioniduecentoquattromilaseicentocinquantadue) (Euro 1655,06); 


CONSIDERATO inoltre che non risultano notificate cessioni di credito derivanti 
dalla esecuzione dei lavori in oggetto a favore di terzi da parte dell'impresa 
aggiudicataria e che l'impresa ha firmato la contabilità e il certificato di regolare 
esecuzione senza riserve; 


RITENUTO che nulla osta all'approvazione della contabilità finale e del certificato 
di regolare esecuzione; 


RICHIAMATE le deroghe previste dalle ordinanze DPC n. 2807/98 e 2975/99, e 
confermate dall'art. 3 dell'ordinanza DPC n. 3037/2000 nonché dall'art.1 
dell'ordinanza del Ministero dell'Interno n. 3097 del 04.12.2000; 

ORDINA 


1. di approvare la Relazione del Direttore dei Lavori sul Conto finale e 
certificato di regolare esecuzione redatto dall'ing. Francesco Martino in 


“na 
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qualità di direttore dei lavori, peri “Lavori relativi ad interventi sulle aree di 
conterminazione in loc. Ansedonia ed Orbetello”; 


2. di prendere atto che la Relazione dei Direttore dei Lavori sul Conto finate e 
certificato di regolare esecuzione è acquisita agli atti dell'Ufficio del 
Commissario con sede in Grosseto; 


3. di fiquidare alla Ditta Laurenti Marino l'importo residuo netto di L. 
11.912.558 (undicimilioninovecentododicimilacinquecentocinquantacinque) 
{Euro 6152,329) oltre Iva al 20%; 


4. di prendere atto che la somma di La 3.204.652 
(tremilioniduecentoquattromilaseicentocinquantadue) {Euro 1655,06) 
costituisce economia sul finanziamento dell'intervento; 


5. di trasmettere la presente ordinanza alia Ditta Laurenti Marino s.r.i., all’Ing. 
Francesco Martino e alla Prefettura di Grosseto per gli adempimenti di 


competenza, nonché di disporne ia pubblicazione per estratto sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Toscana. 


Il vice commissario: GINANNESCHI 


a 
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ORDINANZA 26 settembre 2001. 


Emergenza ambientale nella laguna di Orbetello. Lavori di completamento 
fognatura acque nere in località Casa Brancazzi del comune di Orbetello. Affida- 
mento lavori. (Ordinanza n. F/1058). 


IL VICE COMMISSARIO 
(art. 5 legge 24.2.1992 n. 225 - Ordinanza del Ministro dell’Interno 
delegato per il coordinamento della Protezione civile n. 2807 del 14.7.1998 
e successive modifiche ed integrazioni) 


VISTA l'ordinanza de! Ministero dell'Interno delegato per il coordinamento della 
Protezione Civile n. 2807 del 14.7.1998 con la quale il Presidente della Giunta 
Regionafe è stato nominato Commissario delegato, ai sensi dell'art. 5 della legge 
24,2.1992, n. 225, per il completamento degli interventi di emergenza urgenti e 
indifferibili necessari per il risanamento della laguna di Orbetello nonché per 
ricondurre la gestione straordinaria degli stessi all'interno delle competenze 
ordinarie degli enti territoriali; 


CONSIDERATO che con ordinanza DPC n. 2975 del 15 aprile 1999 sono stati 
stanziati ulteriori 22 miliardi per la esecuzione degli interventi infrastrutturali 
necessari al completamento del sistema di coliettamento e di depurazione 
dell'areale Orbetello - Monte Argentario; 


VISTA la ordinanza DPC n. 3037 del 9 febbraio 2000 con cui è stato prorogato 
l'incarico del Commissario al 31 dicembre 2001, termine entro il quale è delegato 
a provvedere e completare le procedure degli interventi attinenti al sistema di 
collettamento e depurazione nel comprensorio di Orbetello - Monte Argentario 
nonché al superamento della situazione di crisi ambientale della laguna; 


VISTA fordinanza n. F/859 del 10 maggio 2000 con cui ai sottoscritto è stato 
confermato f'incarico di Vice Commissario ai sensi del citato art. 2 della predetta 
ordinanza DPC 2807/98; 


RICHIAMATA l'ordinanza del Ministero dell'Interno n.3097 del 04.12.2000; 
RICHIAMATO il Piano Strutturale per il recupero della Laguna di Orbetello, 
approvato con ordinanza n. F/703 dei 02.08.1999 e l'aggiornamento del piano 
strutturale approvato con ordinanza commissariale n. F/1043 del 09.08.01; 
RICHIAMATA inoltre l'ordinanza commissariale n. F/1045 del 13.08.01 con cui 


è stata approvato il progetto esecutivo dei lavori di completamento della fognatura 
nera in loc. Casa Brancazzi nei pressi di Albinia", redatto dall’Ing. Franco Agostini 


"= 
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in qualità di Dirigente dei 3° Seitore del Comune di Orbetello ed è stata 
autorizzata l'espletamento della procedura di trattativa privata preceduta da gara 
informale ai fini dell'individuazione dell'impresa idonea e di fiducia nonché dotata 
di idonei requisiti tecnico-organizzativi; 


VISTO il verbale di aggiudicazione dei 04.09.01, agli atti dell'ufficio, da cui risulta 
che le imprese hanno offerto i seguente ribasso: 

- Ditta Bevilotti Vezio ribasso del 1,00% 

- Ditta Laurenti Marino ribasso del 6,10% 


CONSIDERATO che nel predetto verbale si propone l'aggiudicazione dei lavori in 
oggetto alla ditta Laurenti Marino poiché, avendo offerto un ribasso del 6,10% sui 
lavori, ha presentato un'offerta economicamente più vantaggiosa per 
l'amministrazione; 


VISTA l'attestazione di qualificazione alla esecuzione dei lavori pubblici rilasciato 
alla Ditta Laurenti Marino dalla Attesta Spa-Organismo di Attestazione e 
trasmessa all'Ufficio del Commissario in data 24.09.01; 


EVIDENZIATO quindi che la Ditta Laurenti Marino risulta idonea e in possesso dei 
requisiti tecnico organizzativi richiesti per l'esecuzione dei lavori in oggetto; 


VISTO il nuovo quadro economico a seguito del ribasso d’asta del 6,10% per un 
importo complessivo di L. 151.860.000 
{centocinquantunomilioniottocentosessanta) (Euro 78429,145) di cui L. 


117.597.014 {centodiciassetemilionicinquecentonovantasettemilaquattordici) 
(Euro 60733,789) per lavori e Li 34.262.986 
(trentaquattromilioniduecentosessantaduemilanovecentottantasei) (Euro 


17695,356) per somme a disposizione dell'amministrazione, il tutto come di 
seguito specificato: 


Lire Euro 

Lavori a corpo ai netto del ribasso d'asta del 6,10% 101.570.625 52456,85 
Oneri per la sicurezza lavori a corpo 3.573.284 1845,4472 
Lavori in economia 12.386.816 6397,2566 
Oneri per la sicurezza lavori in economia 66.289 34,235411 
Importo complessivo dei lavori 117.597.014 60733,789 
Somme a disposizione dell'Amministrazione 

Per |VA al 10% sui lavori 11.759.701 6073,3787 
Per progettazione 1.5% (art. 18 L. 109/94) 1.875.000 968,35669 
Spese tecniche 12.500.000 6455,7112 
Per IVA al 20% sulle spese tecniche 2.500.000 1291,1422 
Allacci nuove forniture ENEL 9.000,000 2582,2845 
Per imprevisti e arrotondamenti 628,285 324 48212 
Totale somme a disposizione 34.262.986 17695,356 
TOTALE PERIZIA 151.860.000 78429,145 


RITENUTO pertanto di affidare alla Ditta Laurenti Marino l'esecuzione dei “Lavori 
di completamento fognatura acque nere in loc. Casa Brancazzi dei Comune di 
Orbetello”, per un importo complessivo di (Pe 117.597.014 
{centodiciassetemilionicinquecentonovantasettemilaquattordici) oltre IVA al 10%; 


PRESO ATTO che i predetti oneri rimangono a carico del Comune di Orbetello 
secondo quanto stabilito dalla delibera della G.M. 184 del 06.07.01 e che il dirigente 
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dei 3° settore del comune di Orbetello emetterà gli atti di liquidazione della spesa a 
favore del Commissario, previa acquisizione degli stati di avanzamento dei lavori 
firmati dai Direttore dei lavori e dal Responsabile del procedimento dell'Ufficio del 
Commissario Delegato, mentre le somme a disposizione dell’Amministrazione, ad 
esclusione dell'IVA sui lavori, saranno direttamente liquidate dai Comune di 
Orbetello; 


EVIDENZIATO quindi che il Comune di Orbetello rimborserà al Commissario 
l'importo complessivo di L. 129:358.715 
{centoventinovemilionitrecentocinquantaseimifasettecentoquindici) (Euro 66307,16) 
relativo al costo dei lavori comprensivo di IVA al 10%; 


VISTA la nota prot. 1328 del 13.08.01 con cui il dirigente de! 3° settore del 
Comune di Orbetello, prevedendo l'impiego di una sola impresa, comunica che 
non è necessaria la predisposizione del piano di sicurezza e coordinamento; 


VISTA la nota prof. n.32813/cat.1\V5.5. del 24.09.01 con cui il Comune di Orbetello 
propone di affidare all’Ing. Liciano Lotti di Grosseto della Direzione dei Lavori e 
contabilità finale, in quanto professionista di fiducia dell'amministrazione; 


RITENUTO pertanto di incaricare l'ing. Liciano Lotti di Grosseto della direzione e 
contabilità dei lavori; 


RICHIAMATE ie deroghe previste dalie ordinanze DPC n. 2807/98 e 2975/99, e 
confermate dall'art. 3 dell'ordinanza DPC n. 3037/2000 nonché dall’art.1 
dell'ordinanza del Ministero dell'Interno n. 3097 del 04,12.2000; 


ORDINA 


1. di affidare alla Ditta Laurenti Marino l'esecuzione dei “Lavori di 
completamento fognatura acque nere in loc. Casa Brancazzi del Comune di 
Orbetello”, per un importo complessivo di L. 117.597.014 
(centodiciassetemilionicinquecentonovantasettemilaquattordici) oltre IVA al 
10%; 


2. di approvare il nuovo quadro economico a seguito del ribasso d’asta del 
6,10% per un importo complessivo di L. 151.860.000 
(centocinquantunomilioniottocentosessanta) (Euro 78429,145) di cui L. 
117.597.014 (centodiciassetemilionicinquecentonovantasettemilaquattordici) 
{Euro 60733,789) per lavori e È: 34.262.986 
(trentaquatiromilioniduecentosessantaduemilanovecentottantasei) {Euro 
17695,356) per somme a disposizione deil'amministrazione, il tutto come di 
seguito specificato: 

Lire Euro 


Lavori a corpo al netta del ribasso d'asta del 6,10% 101.570.625 52456,85 
Oneri per la sicurezza lavori a corpo 3.573.284 1845,4472 
Lavori in economia 12.386.816 6397,2566 
Oneri per la sicurezza lavori in economia 65.289 34235411 
Importo complessivo dei lavori 117.597.014 60733,789 


Somme a disposizione dell'’Amministrazione 
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Per IVA al 10% sui lavori 11.759.701 6073,3787 
Fer progettazione 1.5% fant. 18 L. 109/94) 1.875.000 968,35669 
Spese tecniche 12.500.000 6455,7112 
Per IVA al 20% sulle spese tecniche 2.500.000 1291,1422 
Allacci nuove forniture ENEL 5.000.000 2582,2845 
Per imprevisti e arrotondamenti 628.285 324,48212 
Totale somme a disposizione 34.262.986 17695,356 
TOTALE PERIZIA 151.860.000 78429,145 


3. di prendere atto che gli oneri di cui al precedente punto 2) rimangono a 
carico del Comune di Orbetello secondo quanto stabilito dalla Delibera G.M. 
184 del 06/07/01, e che il Dirigente del 3° emetterà gli atti di liquidazione della 
spesa a favore de! Commissario, previa acquisizione degli stati di 
avanzamento dei lavori firmati dai Direttore dei lavori e dal Responsabile del 
procedimento dell'Ufficio del Commissario Delegato, mentre le somme a 
disposizione dell'Amministrazione, ad esclusione dell'IVA sui lavori, saranno 
direttamente liquidate dai Comune di Orbetello: 


4. di imputare ai fondi stanziati con ordinanze DPC 2975/99 e 3097/00 gli oneri 


di L.129.356.715 (centoventinovemilionitrecentocinquantaseimila- 
settecentoquindici) (Euro 66807,16) relativi al costo dei lavori comprensivo di 
IVA al 10%; 


9. che il Comune di Orbetello rimborserà ai Vice commissario gli oneri di cui al 
precedente punto 4); 


6. di affidare all’Ing. Liciano Lotti di Grosseto la direzione e contabilità dei lavori 
in oggetto; 


7. di trasmettere ia presente ordinanza alla Ditta Laurenti Marino, 
all'Ing.Liciano Lotti, al Comune di Orbetello e alla Prefettura di Grosseto per gli 
adempimenti di competenza e di disporne la pubblicazione per estratto sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Toscana. 


Il vice commissario: GINANNESCHI 


02A01149 


FRANCESCO NOCITA, redattore 
GIANFRANCO TATOZZI, direttore 
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